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LICITAÇÃO, CONTRATOS 
E CONVÊNIOS 


Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo 


Apresentação da Disciplina 


Você já teve a oportunidade de estudar alguns tópicos relacionados à lici- 
tação, aos contratos administrativos e aos convênios na disciplina Direito 
Administrativo. Agora, você conhecerá detalhadamente essas três maté- 
rias, que estão intimamente relacionadas com a gestão pública transpa- 
rente e eficiente. 


O processo licitatório possui diversas modalidades, definidas, em geral, 
pelos limites financeiros estabelecidos pela Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993. Entretanto, destacamos, nesta disciplina, a modalidade de pre- 
gão, tanto presencial quanto eletrônica, que não é utilizada em razão do 
preço, mas do objeto, assim como as necessárias introduções trazidas 
pela Lei n. 14.133 de abril de 2021. 


No processo licitatório, escolhida a melhor proposta e estando habilitada 
a empresa ou a instituição que prestará o serviço e/ou entregará o pro- 
duto ou realizará a obra. Caberá à Administração Pública providenciar 
a sua contratação e formalizar por meio de um contrato administrativo, 
que, com suas cláusulas, é o ajuste que as partes celebrarão visando a 
execução do objeto: 


* de um lado, a Administração tem o dever de fiscalizar a execução 
nos termos dos editais publicados e de efetuar os pagamentos, como 
contrapartida; e 


* de outro, o particular assume o compromisso de cumprir o cronogra- 
ma e de entregar o objeto nos termos em que foi contratado. 


Você conhecerá também outras modalidades de contratos, como o de 
Parceria Público-Privada (PPP), de concessão e de gestão. 


Além dessas formas de ajuste, há também a possibilidade de a Adminis- 
tração Pública transferir, voluntariamente, recursos para entidades priva- 
das sem fins lucrativos, ou mesmo para outras entidades públicas. 


Essa transferência se realiza por meio de convênios, ou contratos de re- 
passe, cujas regras gerais também estão na Lei n. 8.666/93, mas que 
recentemente foram disciplinados pelo Decreto n. 6.170, de 25 de julho 
de 2007 e pela Portaria Interministerial MP/MF/MCT n. 127, de 29 de 
maio de 2008, a partir da necessidade de uniformizar procedimentos 
tendo em vista as possibilidades criadas pela internet, assim como as al- 


terações em todo o procedimento licitatório ocorridas no dia 1º de abril 
de 2021, readequando a disciplina dos procedimentos nela previstos. 


Destaque-se que a Portaria 12.7 foi revogada pela Portaria Interministerial 
nº 507, de 24 de novembro de 2011, mantendo-se, entretanto, os seus 
princípios básicos. 


Em resumo, são esses os temas que você estudará nesta disciplina. A 
correta compreensão da Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública, o conhecimento das particularidades que integram o contrato 
administrativo e o zelo com que o administrador público deve tratar a 
liberação voluntária de recursos são condições para que efetivamente 
as políticas públicas sejam executadas de forma a atender os princípios 
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da mo- 
ralidade e da eficiência. 


O objetivo desta disciplina é fornecer informações teóricas para que 
diante de situações práticas você possa tomar decisões tendo em vista 
o que determina o Ordenamento Jurídico Brasileiro. Dessa forma, você 
poderá identificar as modalidades de licitação ou contratar diretamente 
um fornecedor, por dispensa ou por inexigibilidade. Você terá condições 
de avaliar a necessidade de aditar um contrato ou de propor a sua resci- 
são. No mesmo sentido, saberá quais condições tornam possível transfe- 
rir recursos públicos para entidades privadas por meio de convênios ou 
outros atos celebráveis pela Administração Pública direta e/ou indireta. 


Recomenda-se que você aproveite ao máximo a oportunidade que o cur- 
so lhe oferece, explorando todos os recursos de um curso a distância. 
Acompanhe todas as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), fique atento ao calendário da disciplina, à previsão de possíveis vi- 
deoconferências e aos chats; entre em contato com o seu tutor em caso 
de dúvida e pesquise na internet as referências aqui sugeridas. 


Um serviço público de qualidade, que atenda às expectativas de cada 
cidadão, somente será possível à medida que se qualificar e assumir as 
responsabilidades que seu cargo exige. 


Fazer com que essa expectativa se torne realidade é o nosso desafio. E 
você faz parte dele. Bom estudo! 


Professor 
Luis Carlos Cancellier de Olivo 


CAPÍTULO | 


LICITAÇÃO 


Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo 


Objetivos Específicos de Aprendizagem 
Ao finalizar este Capítulo, você deverá ser capaz de: 
* Identificar as diversas modalidades e tipos de licitação; 


* Definir com clareza os limites e as possibilidades do administrador 
público diante da necessidade de realizar compras ou de contratar 
obras e serviços; 


* Delinear os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação; e 


* Tomar decisão quanto à homologação, à revogação ou à anulação do 
certame licitatório. 


Aspectos Introdutórios 


Caro estudante, 

Estamos iniciando a disciplina Licitação, Contratos e Convênios. Neste primeiro 
Capítulo, você vai acompanhar, tendo como referências a Constituição Federal 
e a legislação federal aplicável, os principais aspectos do procedimento licitató- 
rio, com destaque para suas modalidades e para aqueles casos em que as Leis 
autorizam a contratação direta por meio da dispensa ou da inexigibilidade de 
licitação. Você vai conhecer também o pregão, tanto na modalidade presencial 
quanto eletrônica, que nos últimos anos tem se incorporado às melhores prá- 
ticas de gestão administrativa, assim como o regime de transição introduzido 
pela Lei n. 14.133/21, como se observa no seu artigo 193, | e II, de forma que 
alguns dispositivos terão pronta ineficácia (arts. 89 a 108) e os demais serão ple- 
namente revogados após dois anos de uso compartilhado com a Lei n. 8.666/93, 
contados de 1º de abril de 2021, tornado a lei mais recente, o principal diploma 


normativo a ser seguido pela prática nacional. 


Leia com atenção. Se tiver dúvida, releia o Capítulo e busque esclarecê-la nas in- 
dicações da seção Complementando e também com o seu tutor. Bons estudos! 
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Previsão Constitucional 


A Lei n. 8.666/93 regulamentava o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e estabelece normas gerais sobre licitações e contratos admi- 
nistrativos pertinentes a obras, a serviços, a publicidade, a compras, a 
alienações e a locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, que foi alterada em 01º de abril 
de 2021, pela Lei n. 14.133, excetuando-se as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, com as ressalvas do disposto no art. 
178 da Lei n. 14.133/21. 


SAIBA MAIS 


Constituição Federal — Ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual so- 
mente permitirá as exigências de qualificação técnica e econô- 
mica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
Fonte: Brasil (1988). 


A primeira questão, então, é relacionar quais entes públicos estão subor- 
dinados ao regime estabelecido pela Lei n. 8.666/93: 


* os órgãos da Administração Direta; 
* os fundos especiais; 

* as autarquias; 

* as fundações públicas; 


* demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. 


Conceito de Licitação 


Com base na literatura da área, vamos conhecer o conceito de licitação 
apresentado pelos autores indicados no Quadro 1: 


CONCEITO DE LICITAÇÃO 


Meireles (2008, p. 247) 1[...] procedimento administrativo mediante o qual a Ad- 
ministração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de seu interesse. Como procedimento, 
desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o 
que propicia igual oportunidade a todos os interessados e 
atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos. 


Mello (2009, p. 333) [...] procedimento administrativo pelo qual uma pessoa 
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar 
bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, 
permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem 
público, segundo condições por ela estipuladas previa- 
mente, convoca interessados na apresentação de propos- 
tas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente 
em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos 
e divulgados. 


Justen Filho (1998, p. 5) 1 [...] procedimento administrativo formal, realizado sob 
regime de direito público, prévio a uma contratação, pelo 
qual a administração seleciona com quem contratar e 
define as condições de direito e de fato que regularão essa 
relação jurídica futura. 


Di Pietro (2009, p. 331) 1 [...] procedimento administrativo pelo qual um ente pú- 
blico, no exercício da função administrativa, abre a todos 
os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no 
instrumento convocatório, a possibilidade de formularem 
propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais 
conveniente para a celebração de contrato. 


Quadro 1: Conceitos de licitação 
Fonte: Elaborado pelo autor deste livro 


O que há em comum nas definições de licitação dos autores citados? 


Nelas a licitação assume a forma de um procedimento administrativo, 
regrado por princípios constitucionais do Direito Administrativo, basica- 
mente resultantes do Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, direcio- 
nado à escolha de um eventual contratante. Ela, tendo como parâmetro 
a norma constitucional, assim como as leis específicas, que fornecem 
condições para que o administrador público escolha a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública. 


Em resumo, podemos dizer que o procedimento licitatório tem dois ob- 
jetivos bem claros: 


* garantir a observância do princípio constitucional da isonomia (pari- 
dade de chances no acesso à possibilidade de contratar com a Admi- 
nistração Pública); e 

* selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Princípios da Licitação 

Além da isonomia*, que permite a todos os interessados competir em 


condições de igualdade, a seleção da proposta mais vantajosa deve se 
pautar pelos princípios da: 
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SAIBA MAIS 


*Isonomia — princípio geral do Direito que segundo as palavras do 
jurista brasileiro Rui Barbosa, escritas dentro do seu livro “Oração 
aos Moços”, provavelmente explicam da maneira mais clara o que 
ela é: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desi- 
gualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se 
acha a verdadeira lei da igualdade”. (2018). Em outras palavras é pa- 
rametrizar, equalizar ou, simplesmente, igualar pessoas e tratamen- 
tos, de acordo com as suas condições pessoais, cultuais, sociais, 
econômicas entre outras, através de ações de controle do Estado, 
quando estritamente necessário e funcional, de acordo com a lei. 


* legalidade; 

* impessoalidade; 

* moralidade; 

* publicidade; 

º* eficiência; 

* probidade administrativa; 

* vinculação ao instrumento convocatório; e 
* julgamento objetivo. 


Qualquer ato praticado por agente público que contrarie esses princípios 
tornará nula a licitação e gerará responsabilidade administrativa, civil ou 
penal, conforme o caso. 


Mas o que você entende por princípio? 


Vamos verificar a definição desse termo segundo Cretella Júnior 
(1999, p. 28): 


O vocábulo princípio, na linguagem corrente, tem o sentido de “aquilo que 
vem antes de outro”, “origem, começo”, 'momento em que se faz uma coisa 
pela primeira vez”. Princípio contrapõe-se a fim, assinalando marco inicial, 
no tempo e no espaço. 


Os princípios, assim, antecedem às regras (leis postas) e orientam não 
só sua formação, mas posteriormente seu próprio processo de interpre- 
tação e aplicação, de sorte que os princípios possuem uma forte carga 
valorativa e servem como fator de agregação para o nosso ordenamento 
jurídico, nas mais variadas normas, como se acaba de observar. Sobre o 
princípio da legalidade, vejamos o que diz Figueiredo (1994, p. 35-36): 


[...] o princípio da legalidade não pode ser compreendido de maneira aca- 
nhada, de maneira pobre. E assim seria se o administrador, para prover, para 
praticar determinado ato administrativo, tivesse sempre de encontrar arrimo 
expresso em norma específica, que dispusesse exatamente para aquele caso 
concreto. 


O princípio da legalidade é bem mais amplo do que a mera sujeição 
do administrador à Lei, pois abriga, necessariamente, a submissão tam- 
bém ao Direito, ao ordenamento jurídico, às normas e aos princípios 
constitucionais. 


No caso da legalidade para a Administração Pública, vale os valores intro- 
duzidos no Artigo 37 da Carta Magna de 1988, de sorte que a legalidade 
do Artigo 5º, Il traz diferentes valores, que estão mais presos para as 
relações privadas ou que não envolvam o Poder Público. A ideia central 
é conter o Poder do Estado de interferência sobre as atividades privadas, 
justamente por ser uma relação entre desiguais, ou seja, de verticalidade. 


A legalidade geral, do Artigo 5º, Il, estabelece que ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, já a le- 
galidade administrativa estabelece que os agentes públicos ou os agentes 
privados que detenham poderes públicos, só podem atuar dentro do que 
está previsto nas leis, sob pena de cometimento de atos abusivos de au- 
toridade, com as necessárias consequências (MAZZA, 2016). 


Conceitos Técnicos 


Vamos destacar agora alguns conceitos que estão contidos na Lei n. 
8.666/93: 


* Obra: “[...] toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou amplia- 
ção, realizada por execução direta ou indireta.” (BRASIL, 1993, art. 6º) 


e Serviço: “[...] toda atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adapta- 
ção, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro 
ou trabalhos técnico-profissionais.” (BRASIL, 1993, art. 6º) 


* Compra: “[...] toda aquisição remunerada de bens para fornecimento 
de uma só vez ou parceladamente.” (BRASIL, 2021, art. 6º, XII) 


Vamos destacar, agora, alguns conceitos que estão contidos na Lei n. 
14.133/21, no inciso XII do Artigo 6º: 


* Obra: “...] toda atividade estabelecida, por força de lei, como priva- 
tiva das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção 
no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações 
que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natu- 
reza ou acarreta alteração substancial das características originais de 
bem imóvel” (BRASIL, 1993, art. 6º) 


* Serviço: “[...] toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a 
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da 
Administração.” (BRASIL, 2021, art. 6º, XI, com ressalva aos concei- 
tos dos incisos XII a XVIII e XXI) 
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* Compra: “...] toda aquisição remunerada de bens para fornecimento 
de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com 
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento. 
(BRASIL, 2021, art. 6º, X) 


SAIBA MAIS 


O artigo 15 da Lei n. 8.666/93 determina que, visando atender ao 
princípio da padronização, as compras, sempre que possível, devem 
ser processadas através de sistema de registro de preços, precedido 
de ampla pesquisa de mercado, mediante concorrência. Os preços 
registrados serão publicados na imprensa oficial trimestralmente 
para orientação da Administração Pública. 


Na Lei atual, a Lei n. 14.133/21 traz algo similar no Inciso LI do Ar- 
tigo 6º, ao estabelecer a formação de um “- catálogo eletrônico de 
padronização de compras, serviços e obras: sistema informatizado, 
de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, desti- 
nado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela 
Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;”, 
Complementando o que se institui no inciso XLII, do mesmo artigo. 


E o que é necessário para que uma obra ou serviço seja licitado? 


É necessário que haja um projeto básico aprovado por autoridade com- 
petente, e que os recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
estejam previstos. Além disso, é preciso que o produto a ser contratado 
esteja contemplado nas metas estabelecidas nas legislações orçamentá- 
rias: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 


Não é admitido incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução (com exceção nos casos de concessão*), 
e será nula a licitação que não definir com precisão o quantitativo do ob- 
jeto, que deverá ter similar no mercado (exceto quando for tecnicamente 
justificável). 


SAIBA MAIS 


*Concessão — em sentido amplo, concessão é o contrato administra- 
tivo pelo qual a Administração confere ao particular a execução re- 
munerada de serviço público, de obra pública ou de serviços de que 
a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ou lhe cede 
o uso de bens públicos, para que o explore pelo prazo e nas condi- 
ções regulamentares e contratuais. Fonte: Di Pietro (2009, p. 289). 


Você sabe indicar quem, além dos membros da Comissão de Licitação, 
está proibido de participar, direta ou indiretamente, da licitação? 


Não podem participar do certame: 


* o autor do projeto; 

* a empresa responsável pela elaboração do projeto; e 

* o servidor ou dirigente de órgão ou de entidade contratante ou res- 
ponsável pela licitação. 


A Comissão de Licitação 


O procedimento licitatório, até o momento da homologação e da adju- 
dicação, será processado e julgado por uma Comissão Permanente, ou 
Especial, de Licitação formada de no mínimo três membros, sendo pelo 
menos dois deles servidores estáveis, conforme previsto no artigo 53 da 
Lei n. 8.666/93. Cada membro da Comissão terá o mandato de um ano, 
vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma co- 
missão no período seguinte. 


Apenas no caso de convite e face à exiguidade de pessoal disponível, a 
Comissão excepcionalmente constituída nas pequenas unidades admi- 
nistrativas poderá ser substituída por servidor formalmente designado 
pela autoridade competente. 


É importante salientar que os membros respondem solidariamente por 
todos os atos praticados pela Comissão. Se um dos membros não con- 
cordar com a decisão tomada, deve fundamentar a sua posição diver- 
gente e registrá-la na ata da reunião em que tiver sido tomada a decisão. 


Já na lei n. 14.133/21, no Artigo 7º, parágrafos 2º e 3º, estabelece-se: 


S 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que ob- 
servados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de con- 
tratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, 
no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos 
os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar 
posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que houver sido tomada a decisão. 


S 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de 
apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fis- 
cais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em 
regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com 
o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para 
o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei. 


O Procedimento Administrativo 


Quando nos referimos ao procedimento administrativo, devemos levar 
em conta a prática de uma série de atos administrativos tendente a um 
resultado final. Podemos citar como exemplo de procedimento admi- 
nistrativo, além do licitatório, o concurso público: primeiro é publicado 
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um Edital, seguido da homologação das inscrições, do gabarito de cada 
prova, da análise dos recursos, da divulgação do resultado final e da 
homologação do procedimento. Somente após o cumprimento de todos 
esses atos, o administrador público pode nomear os candidatos aprova- 
dos no concurso. 


No procedimento administrativo relacionado à licitação, o conceito é o 
mesmo: a Lei n. 8.666/93 estabelece, com precisão, todos os passos que 
a Administração Pública deve realizar para que, ao final, se obtenha a 
proposta mais vantajosa. Em todo o percurso há que se perseguir a igual- 
dade de condições entre os licitantes (isonomia). Nesse sentido, cada 
uma das modalidades disponibilizadas pela Lei n. 8.666/93 tem suas re- 
gras definidas, como: prazo para elaboração da proposta, valores máxi- 
mos para os preços, condições de habilitação, entre outras. 


Isonomia do Conhecimento 


Já conhecemos o que é isonomia. Mas o que seria a isonomia 
do conhecimento? 


Para começar, devemos entender uma questão importante para o cum- 
primento do princípio da publicidade: a divulgação dos editais. A Admi- 
nistração Pública deve publicar avisos contendo os resumos dos editais 
das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões 
no mínimo uma vez. É nesse período, definido por Motta (2005, p. 188) 
como “isonomia do conhecimento”, que os interessados elaboram suas 
propostas. 


Caso a licitação seja promovida por órgão ou entidade da Administração 
Pública federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou 
totalmente com recursos federais, ou garantidas por instituições fede- 
rais, O aviso deve ser publicado no Diário Oficial da União. 


Quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entida- 
de da Administração Pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
o aviso deve ser publicado no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Fe- 
deral. Além do Diário Oficial, os avisos devem ser publicados em jornal 
diário de grande circulação no Estado e, se houver, em jornal de circula- 
ção no Município ou na região onde será realizado o objeto da licitação. 


O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados 
poderão ler e obter o texto integral do Edital e todas as informações so- 
bre a licitação. Da publicação até o dia da abertura das propostas, deverá 
transcorrer um prazo mínimo, que a Lei n. 8.666/93 define como: 


| - quarenta e cinco dias para: 

a) concurso; e 

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou 
“técnica e preço”. 


Il - trinta dias para: 

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior; e 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou 
“técnica e preço”. 

Ill - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na 
alínea “b” do inciso anterior, ou leilão. 

IV - cinco dias úteis para convite. (BRASIL, 1993, art. 21, grifo nosso) 


E como é esse aviso? 


O aviso é uma publicação resumida (extrato) de todas as informações 
contidas no Edital, que deve ser publicado no Diário Oficial da União, 
do Estado ou do Distrito Federal, em jornal de grande circulação e, para 
dar maior publicidade, na internet e nos sites dos órgãos públicos que 
promovem o certame licitatório. Vamos conhecer um exemplo de aviso, 
na modalidade concorrência, conforme mostra a Figura 1: 


MINISTÉRIO DA SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 


CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/99 
(BID - Contrato de Empréstimo nº 951 —- OC/BR) 


OBJETO: Aquisição de solução de informática visando a implementação do Cartão Nacional de 
Saúde (processo 25000.004128/99-69). 

EDITAL: Os interessados poderão adquirir o edital a partir do dia 16 de março de 1999, das 09:00 
às 12:00 e das 14:00 às 17:00, na Esplanada dos Ministérios, Edifício Sede do Ministério da 
Saúde, bloco *G”, anexo ala A, sala 409, Brasilia -“DF, mediante recolhimento de R$ 200,00 
(duzentos reais) à conta nº 170.500-8, em nome do Fundo Nacional de Saúde, agência nº 3.602-1, 
do Banco do Brasil, depósito identificado nº 25700125901340-0 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa consistirá em 


proposta de pré-qualificação. A Segunda etapa consistirá em proposta técnica e proposta 
comercial 


RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Os envelopes das propostas da primeira etapa serão 
recebidos no dia 30 de abril de 1999, das 09:00 às 10:00, no Auditório Emílio Ribas, Edifício Sede 
do Ministério da Saúde, ocasião em que serão abertos. 

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: poderão ser obtidos pelo telefone (061) 315-2044 e fax 
(061) 224-4147. 


MARCELLO QUEIROZ OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 


Figura 1: Aviso de licitação 
Fonte: Brasil (1999) 


Você observou nessa licitação que o aviso é datado de 15 de março 
e que a proposta deve ser entregue no dia 30 de abril? 


Há, portanto, um prazo de 45 dias para que o empresário interessado pos- 
sa elaborar uma proposta conforme detalhado no Edital que é disponibili- 
zado pelo Tribunal. Note que é cobrada uma taxa de R$ 200,00 pelo Edital 
completo, conforme previsto no artigo 32, 8 5º, da própria Lei n. 8.666/93: 


Não se exigirá [...] prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os 
referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elemen- 
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tos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica 
da documentação fornecida. 


O aviso também informa que as propostas serão recebidas das 9h às 
10h. Logo, qualquer proposta que for entregue após esse horário não 
poderá ser recebida pela Comissão de Licitação. 


Modalidades 


Vimos anteriormente que, na definição dos prazos, utilizamos termos, 
como concurso, concorrência, tomada de preços, leilão e convite. Essas 
são as modalidades de licitação previstas no artigo 22 da Lei n. 8.666/93. 


Mas o que representam essas modalidades? 
A expressão modalidade, de acordo com Justen Filho (2008, p. 89), 


[...] é utilizada, tecnicamente, para indicar cada uma das espécies de proce- 
dimentos licitatórios, que se diferenciam entre si no tocante à estrutura e aos 
fins buscados T...] as diferenças entre as diversas modalidades de licitação 
não se resumem a questões acessórias, tais como âmbito de publicação, 
prazo de divulgação, valor econômico da contratação. As diferenças retratam 
a necessidade de adequar a disputa ao objeto a ser contratado. 


Por que não aparece nessa sequência a modalidade de pregão? 


Cabe explicar que originalmente, em 1993, quando foi promulgada a 
Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, existiam apenas 
essas cinco modalidades. Somente em 17 de julho de 2002 foi promul- 
gada a Lei n. 10.520, que criou a modalidade de pregão. Por enquanto 
bastam essas informações, pois sobre o pregão, tanto presencial quanto 
eletrônico, falaremos adiante. 


Vamos conhecer o conceito de cada uma dessas modalidades? 


* Concorrência: é a modalidade de licitação entre quaisquer interes- 
sados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para execução 
de seu objeto. 


* Tomada de preços: é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exi- 
gidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebi- 
mento das propostas, observada a necessária qualificação. 


* Convite: é a modalidade de licitação entre interessados do ramo per- 
tinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afi- 
xará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 


que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da 
apresentação das propostas. 


* Concurso: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou a remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes no Edital. 


* Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
a venda de bens móveis inservíveis para a Administração Pública ou 
de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para a aliena- 
ção de bens imóveis a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 


É importante observar que as três primeiras modalidades (concorrência, 
tomada de preço e convite) são determinadas por parâmetros financeiros 
previamente fixados na Lei n. 8.666/93: 


* Licitação de grande vulto: aquela cujo valor estimado seja superior 
a 25 vezes o limite da concorrência (BRASIL, 1993, art. 6º, inciso V). 
Nesse caso, a Administração Pública pode exigir dos licitantes a me- 
todologia de execução. 


* Licitação de imenso vulto: aquela cujo valor estimado seja superior 
a 100 vezes o limite da concorrência (BRASIL, 1993, art. 39). Nesse 
caso, o processo licitatório será iniciado com uma audiência pública. 


Os valores das modalidades de licitação estão definidos nos incisos I, II 
e Il do artigo 23 (BRASIL, 1993), conforme apresentamos na Tabela 1: 


MODALIDADES OBJETO PREÇO (R$) 


Concorrência Acima de R$ 1,5 milhão 
Acima de R$ 650 mil 


Tomada de Preços Obras Até R$ 1,5 milhão 
Serviços Até R$ 650 mil 
Convite Obras Até R$ 150 mil 
erviços Até R$ 80 mil 
Tabela 1: Modalidades de licitação 
Fonte: Elaborada pelo autor deste livro 


Devemos observar, entretanto, que nos casos em que couber convite, a 
Administração Pública poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência. 


Contratação Direta 


Falamos em contratação direta para designar o procedimento adotado 
pela Administração Pública que não contempla a licitação. Dessa forma, 
o administrador contrata diretamente um prestador de serviço conforme 
as possibilidades previstas em lei. Há todo um regramento a ser seguido 
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nessa contratação. Mas atenção! Mesmo na contratação direta, o preço 
do prestador de serviço deve estar de acordo com aquele praticado pelo 
mercado. As duas principais formas de contratação direta são a dispensa 
de licitação e a inexigibilidade de licitação. 


As Ressalvas da Lei 


Como vimos no início deste Capítulo, a Constituição Federal exige que 
a licitação seja obrigatória, “ressalvados os casos especificados na legis- 
lação”. A Lei n. 8.666/93, nos seus artigos 24 e 25 relaciona estes casos, 
que são definidos como de dispensa e de inexigibilidade de licitação. De 
acordo com Di Pietro (2009, p. 365, grifo da autora), 


[...] na dispensa, há possibilidade de competição que justifique a licitação; 
de modo que a Lei faculta a dispensa, que fica inserida na competência dis- 
cricionária da Administração. Nos casos de inexigibilidade, não há possibili- 
dade de competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda 
as necessidades da Administração; a licitação é, portanto, inviável. 


A diferença entre dispensa e inexigibilidade de licitação também fica evi- 
dente na explicação de Mello (2009, p. 536): 


SAIBA MAIS 


Confira mais sobre formalizações dos contratos administrativos no 
artigo Dispensa de licitação para contratação de serviços técnicos 
especializados, no endereço <https://jus.com.br/artigos/12131/ 
dispensa-de-licitacao-para-contratacao-de-servicos-tecnicos-es- 
pecializados>. Acesso em: 5 maio 2016. 


Em tese, a dispensa contempla hipóteses em que a licitação seria possível; 
entretanto, razões de tomo justificam que se deixe de efetuá-la em nome 
de outros interesses públicos que merecem acolhida. Já, a inexigibilidade 
resultaria de inviabilidade da competição, dada a singularidade do objeto ou 
do ofertante, ou mesmo — deve-se acrescentar — por falta dos pressupostos 
jurídicos ou fáticos da licitação não tomados em conta no arrolamento dos 
casos de licitação dispensável. 


Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade possibilitam que o administra- 
dor público promova a contratação direta visando adquirir o objeto que 
lhe interessa. Nesse caso, é preciso observar com atenção o ensinamen- 
to de Justen Filho (2008, p. 228), para quem 


A contratação direta não significa a inaplicação dos princípios básicos que 
orientam a atuação administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação 
administrativa. O administrador está obrigado a seguir um procedimento 
administrativo determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a 
prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de re- 
alizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os 
possíveis contratantes. 


Dispensa de Licitação 


Quando falamos em dispensa de licitação, devemos atentar para alguns 
pontos importantes. O artigo 24 arrola 28 hipóteses em que podem 


ocorrer situações que justifiquem a dispensa. E possível agrupá-las em 


quatro categorias, como podemos conferir nos itens a seguir, de acordo 
com Di Pietro (2009, p. 367): 


Em razão do pequeno valor: obras e serviços de engenharia de va- 
lor até 10% do limite previsto para a carta-convite. Esse percentual 
será de 20% quando se tratar de consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação quali- 
ficadas como Agências Executivas. 


Em razão de situações excepcionais: guerra ou grave perturbação 
da ordem; emergência ou de calamidade pública; não acudirem in- 
teressados à licitação anterior (licitação deserta); quando a União 
tiver de intervir no domínio econômico para regular preços ou nor- 
malizar o abastecimento; propostas com preços manifestamente 
superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os 
fixados pelos órgãos oficiais competentes; possibilidade de com- 
prometimento da segurança nacional; contratação de remanescen- 
te de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão 
contratual; aquisição de bens ou de serviços nos termos de acordo 
internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional; servi- 
ços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas 
ou tropas; coleta, processamento e comercialização de resíduos só- 
lidos urbanos recicláveis efetuados por associações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda; forne- 
cimento de bens e de serviços, produzidos ou prestados no País, 
que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 
defesa nacional. 


SAIBA MAIS 


Não confundir licitação deserta com licitação fracassada. Nesta os 
interessados aparecem, mas nenhum é habilitado ou classificado, e 
uma nova licitação deverá ser realizada se não houver possibilidade 
de reformulação das propostas. 


Antes de passarmos para a próxima categoria de dispensa de licitação, 
podemos ver um exemplo de licitação fracassada na Figura 2, como o 


seguinte aviso do DENIT: 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 
DE TRANSPORTES 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO 
GROSSO DO SUL 
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO Nº 110/2009 


O DNITMT, através da Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso, torna 
público o Resultado de Julgamento da Licitação em. epígrafe. Critério de Julgamento: 
Menor preço. Empresa vencedora: Não houve vencedor, tendo em vista a recusa de 


todas as propostas. A ata da sessão do pregão em epígrafe encontra-se disponível no 
site do COMPRASNET - Pi egoeira 


Figura 2: Aviso de licitação fracassada 
Fonte: Brasil (2009, p. 90) 


No caso de uma licitação fracassada, como vimos no exemplo 
apresentado, qual é o procedimento a seguir? 


Nesse caso, como já destacamos, a Administração Pública deverá reali- 
zar um novo certame, visto que não houve vencedor, quando todas as 
propostas forem recusadas na fase de julgamento. Entretanto, o artigo 48 
da Lei n. 8.666/93, em seu $ 3º, prevê que nos casos de inabilitação ou 
desclassificação, 


[...] a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para 
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas [...], faculta- 
da, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. 


* Em razão do objeto: compra ou locação de imóvel destinado ao aten- 
dimento das finalidades precípuas da Administração Pública; compra 
de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo 
necessário para a realização da licitação; aquisição ou restauração 
de obras de arte e de objetos históricos, compatíveis ou inerentes às 
finalidades do órgão ou entidade; aquisição de componentes neces- 
sários à manutenção durante o período de garantia; compras de ma- 
terial de uso pelas Forças Armadas, quando houver necessidade de 
manter a padronização; aquisição de bens destinados exclusivamen- 
te à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela 
CAPES, FINEP CNPq; contratação realizada por Instituição Científica 
e Tecnológica (ICT) ou por agência de fomento para a transferência 
de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de explora- 
ção de criação protegida; aquisição de bens e contratação de serviços 
para atender aos contingentes militares das Forças Singulares brasi- 
leiras empregadas em operações de paz no exterior. 


* Em razão da pessoa: aquisição, por pessoa jurídica de direito públi- 
co interno, de bens produzidos ou de serviços prestados por órgão 
ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido 
criado para esse fim específico; contratação de instituição brasileira 
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inques- 
tionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos; im- 


pressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 
Administração Pública, de edições técnicas oficiais; prestação de ser- 
viços de informática à pessoa jurídica de direito público interno por 
órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados 
para esse fim específico; contratação de associação de portadores 
de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneida- 
de, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra; 
fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com 
concessionário, permissionário ou autorizado; contratação realizada 
por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas sub- 
sidiárias e controladas; organizações sociais, qualificadas no âmbito 
das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no 
contrato de gestão; prestação de serviços públicos de forma associa- 
da nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou 
em convênio de cooperação. 


Inexigibilidade de Licitação 


Agora que já estudamos a dispensa de licitação, podemos entender por 
que ocorrem os seus casos de inexigibilidade. Esses casos, previstos no 
artigo 25 da Lei n. 8.666/93, ocorrem quando há inviabilidade de com- 
petição, em especial: 


| — para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do lo- 
cal em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Fe- 
deração ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
Il — para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei 
n. 8.666/93, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notó- 
ria e especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação; e 

Ill — para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica espe- 
cializada ou pela opinião pública. 


Podemos exemplificar o procedimento de inexigibilidade a partir do se- 
guinte extrato apresentado na Figura 3: 


SECRETARIA 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 


Nº processo: 332535 Objeto: participação de servidores do STF no curso 
e Reforma do Processo Penal". Contratada: Fundação Escola Superior 

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Fundamento Legal: Ant. 25, 
inciso Il c/c o inciso VI do Art 13 da Lei nº 8.666/93. Declaração de Inexigibilidade: 
em 16/09/2008, por - Secretário de Administração e Finanças. Ratificação: em 
16/09/2008, por - Diretor-Geral 

Figura 3: Extrato de inexigibilidade 

Fonte: Brasil (2008c, p. 118) 
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É importante observar que o artigo 13 da Lei n. 8.666/93 define os servi- 
ços técnicos profissionais especializados, como: 


* estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 


* pareceres, perícias e avaliações em geral; 


º assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; 


* fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
* patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
* treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e 


* restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
No mesmo sentido, 


[...] considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho ante- 
rior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato. (BRASIL, 1993, art. 25, 8 1º) 


Para encerrar esse tema, podemos destacar ainda alguns pontos que 
precisam ser levados em conta quando tratamos de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação. Se você tem alguma dúvida sobre dispensa 
ou inexigibilidade de licitações, releia o conteúdo antes de continuar. 
Então, vamos lá! 


Limites e Possibilidades 


Em primeiro lugar, se for comprovado o superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública, o contratado e o 
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabí- 
veis, sejam elas no campo administrativo ou criminal. 


A justificativa de preço é elemento fundamental para que a contratação 
direta atenda aos interesses da Administração Pública no que diz res- 
peito à economicidade. O Relatório do Tribunal de Contas da União, no 
Acórdão n. 2611 do Relator Ministro Augusto Nardes, Sessão publicada 
em 5 de dezembro 2007, assim tratou a questão da verificação da razo- 
abilidade do preço ajustado, conforme prevê o inciso III do artigo 26 da 
Lei n. 8.666/93: 


SAIBA MAIS 


Leia o texto do Acórdão no Diário Oficial da União n. 190, seção 1, 
pois, 


47. [...] a inviabilidade de competição não constitui óbice, por si, à verifica- 
ção da razoabilidade do preço. Diversos são os parâmetros que poderão ser 
utilizados para se avaliar a adequação dos preços, mesmo quando se tratar 
de fornecedor exclusivo. 

48. Sobre esse tema, o jurista Marçal Justen Filho (Comentário à Lei de Lici- 
tações e Contratos Administrativos, 9º ed., 2002, p. 290-291) evidencia, de 
forma objetiva, a existência de vários métodos exegjuíveis para se evidenciar 
a razoabilidade dos preços. Por exemplo, um dos parâmetros poderia ser os 
preços praticados pelos particulares ou por outros órgãos governamentais, 
conforme sinaliza, inclusive, o inciso IV do Art. 43 da Lei nº 8.666/1993. Ensi- 
na o autor que, na ausência de outros parâmetros, o contrato com a Adminis- 
tração Pública deverá ser praticado em condições econômicas similares com 
as adotadas pelo particular para o restante de sua atividade profissional [...]. 
49. Em conclusão, a justificativa dos preços tanto era exequível como tam- 
bém era exigência legal, visto que a Administração Pública não pode contra- 
tar por valor desarrazoado. (BRASIL, 1993, art. 26) 


A contratação direta precisa ser justificada e publicada na imprensa ofi- 
cial, no prazo de cinco dias, como condição para a eficácia dos atos. 


O agente público, ao optar pela dispensa de licitação ou ao considerar 
justificável a inexigibilidade, deverá ficar atento aos procedimentos pre- 
vistos na Lei n. 8.666/93, que prescreve: 


* acaracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 
a dispensa, quando for o caso; 


* arazão da escolha do fornecedor ou do executante; 
* a justificativa do preço; e 


* o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. 


Tal observação é relevante tendo em conta o previsto nos artigos 89 e 
90 da Lei n. 8.666/93, que trata de impor sanção ao administrador que 
descumprir aquele diploma legal. 


Veja o que dizem os referidos artigos: 


Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em 
Lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: 

Pena — detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) nos, e multa. 

Parágrafo único: Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovada- 
mente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dis- 
pensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação: 

Pena — detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (BRASIL, 1993) 
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Licitação Obrigatória 


Quando temos uma licitação obrigatória, alguns procedimentos são 
indispensáveis. Vamos conferir informações sobre cada um desses 
procedimentos. 


O Edital 


Com as informações que temos até agora, podemos compreender a lici- 
tação como um procedimento administrativo, isto é, a realização de uma 
série de atos que tendem a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. 


Vamos ver, então, passo a passo, a licitação, do procedimento inicial 
ao julgamento. 


Sempre que a Administração Pública decidir pela realização de licitação, 
deverá iniciar o procedimento pela abertura de um processo administra- 
tivo contendo a autorização respectiva, a indicação do objeto e a fonte de 
recurso próprio para a despesa. 


Você sabe quais itens devem fundamentalmente estar presentes 
nesse processo? Vamos conferi-los! 


* convite ou Edital e respectivos anexos, quando for o caso; 


* comprovante das publicações do Edital resumido, ou da entrega do 
convite; 


* ato de designação da Comissão de Licitação; e 


* pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação (o mesmo 
se aplica em caso de dispensa ou de inexigibilidade). 


O Edital é o instrumento convocatório da licitação, constituindo-se na 
peça mais importante do procedimento. Nele estarão todas as informa- 
ções relevantes, como a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, o local, o dia e a hora para recebimento da documentação e da 
proposta, o início da abertura dos envelopes, o prazo e as condições para 
assinatura do contrato. 


O Edital, conforme ensina Dallari (1997, p. 92), 


[...] há de ser completo, de molde a fornecer uma antevisão de tudo que 
possa vir a ocorrer no decurso das fases subsequentes da licitação. Nenhum 
licitante pode vir a ser surpreendido com coisas, exigências, transigências, 
critérios ou atitudes da Administração que, caso conhecidas anteriormente, 
poderiam afetar a formulação de sua proposta. 


Também devem constar indicações claras sobre critérios de julgamento, 
de reajuste; condições de pagamento; cronograma de desembolso; atu- 
alização financeira dos valores a serem pagos; compensações financeiras 
e penalizações por atrasos; descontos por antecipações de pagamentos; 
e instruções e normas para os recursos. 


Os anexos que acompanham o Edital conterão informações detalhadas a 
respeito do projeto básico e/ou executivo e do orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários. É no anexo que o licitante 
poderá encontrar a minuta do contrato a ser firmado com a Administra- 
ção Pública. 


O Edital pode ser impugnado até o segundo dia útil que anteceder à 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência; à abertura dos 
envelopes com as propostas em convite; à tomada de preços ou ao con- 
curso; e à realização de leilão. 


A Habilitação 


Para participar da licitação, o interessado deverá estar devidamente habi- 
litado. Para tanto, apresentará documentos que comprovem: 


|- habilitação jurídica; 

Il — qualificação técnica; 

HI — qualificação econômico-financeira; 
IV — regularidade fiscal; e 


V — cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Consti- 
tuição Federal de 1988. 


SAIBA MAIS 


Inciso XXXII — “[...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou in- 
salubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quator- 
ze anos”. Disponível em: <http://uum.planalto.gov.br/ccivil 03/ 
Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em: 5 maio 2016. 


Dessa forma, a Comissão de Licitação terá condições de verificar, entre 
outros aspectos, se o particular está devidamente constituído do ponto 
de vista legal, se está regular perante o Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; a Seguridade Social; e 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 


Também é na fase de habilitação que são apresentados documentos que 
comprovam o registro ou a inscrição, na entidade profissional competen- 
te, de aptidão para desempenho de atividade pertinente a e compatível 
com o objeto da licitação e a capacitação técnico-profissional. 
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Em relação à documentação de qualificação que demonstre a boa situa- 
ção econômico-financeira dos interessados, são exigíveis apenas: 


| — balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social; 

Il — certidão negativa de falência ou concordata; 

III — garantia limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto 
da contratação; e 

IV — capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido não superior 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação. 


O artigo 32 da Lei n. 8.666/93, em seu $ 1º, ressalva que a documenta- 
ção de habilitação pode ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos 
de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. 


Da mesma forma, o certificado de registro cadastral emitido pela Admi- 
nistração Pública, como o Sistema de Cadastramento de Fornecedores 
(SICAF), substitui os documentos de habilitação. 


SAIBA MAIS 


SICAF — Tem por finalidade cadastrar e habilitar parcialmente os in- 
teressados, pessoas físicas ou jurídicas, em participar de licitações 
realizadas por órgãos/entidades da Administração Pública Federal, 
integrantes do SISG (Sistema de Serviços Gerais) e/ ou não SISG; 
acompanhar o desempenho dos fornecedores cadastrados; e am- 
pliar as opções de compra do Governo Federal. Para se cadastrar, o 
usuário deve acessar o site <http://www.comprasgovernamentais. 
gov.br>, selecionar SICAFWeb e fazer seu pré-cadastramento. Fon- 
te: Brasil (2016a). 


Quando o Edital permitir a formação de consórcio, não apenas a empre- 
sa líder, como cada consorciada, deverão apresentar a documentação de 
habilitação. A responsabilidade, nesse caso, é solidária para todos os in- 
tegrantes do consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução 
do contrato. 


Por fim, registramos que empresas estrangeiras que não funcionem no 
País, quando participam de licitações internacionais, devem apresentar 
os documentos de habilitação autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos por tradutor juramentado. Além disso, é necessário que te- 
nham representação legal no Brasil. 


O Julgamento 


Após o Edital e a habilitação, começará o julgamento das propostas apre- 
sentadas, em sessão pública, com a abertura do envelope que contém 
a documentação relativa à habilitação dos concorrentes. A Comissão de 


Licitação verificará o cumprimento no disposto no Edital e, estando a 
documentação regular, habilitará o licitante. 


Os concorrentes que forem inabilitados não terão seus envelopes com a 
proposta de preços apreciados e os receberão de volta, fechados, desde 
que não tenha havido recurso ou após sua denegação*. 


SAIBA MAIS 


*Denegação — ação de denegar; contestação; desmentido; desabo- 
nação; negação; negativa. Fonte: Houaiss (2009). 


No momento seguinte, a Comissão de Licitação abrirá os envelopes com 
as propostas dos concorrentes anteriormente habilitados, que serão re- 
gistrados na ata de julgamento. Caso os preços sejam inexequíveis ou 
superiores ao valor de mercado, as propostas serão desclassificadas. 


Sendo a licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços 
ou convite, a Lei n. 8.666/93 prevê a adoção de um dos seguintes tipos: 


* Menor preço: quando o critério de seleção da proposta mais vanta- 
josa para a Administração Pública determinar que será vencedor o 
licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
do Edital ou convite e ofertar o menor preço. 


* Melhor técnica: na qual são avaliadas, com critérios objetivos, a ca- 
pacitação, a experiência do proponente e a qualidade técnica da pro- 
posta. Em seguida, procede à abertura das propostas de preço dos 
licitantes e à negociação das condições propostas, tendo como refe- 
rência o limite representado pela proposta de menor preço entre os 
licitantes. No caso de impasse na negociação, procedimento idêntico 
será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela or- 
dem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação. 


* Técnica e preço: na qual a classificação dos proponentes será feita 
de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas 
técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no 
instrumento convocatório. 


Conforme o artigo 46 da Lei n. 8.666/93, 


Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados 
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 
ressalvado o disposto no $ 40 do artigo anterior. (BRASIL, 1993) 


A ressalva refere-se aos bens e aos serviços de informática, cuja licitação 
obrigatoriamente adotará o tipo “técnica e preço”. 
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Devemos registrar ainda, segundo a Lei n. 8.666/93, que o tipo “maior 
lance” é utilizado na modalidade de leilão (BRASIL, 1993, art. 22,8 59), e 
que nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso re- 
corre-se ao “maior lance ou oferta” (BRASIL, 1993, art. 45, 8 1º, inciso V). 


E se houver empate entre duas ou mais propostas? 


Nesse caso, a classificação será feita por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados. 


Porém, é necessário antes observar o disposto nos incisos Il e IV do $ 
2º do artigo 3º da Lei n. 8.666/93, que dão preferência aos bens e aos 
serviços produzidos no País ou produzidos ou prestados por empresas 
que invistam em pesquisa e em desenvolvimento de tecnologia no País. 
Os incisos | e Ill não são mais critérios de desempate, pois a Emenda 
Constitucional n. 6, de 15 de agosto de 1995, revogou o artigo 171 da 
Constituição Federal, que definia os conceitos de empresa brasileira e de 
empresa brasileira de capital nacional. 


Devemos levar em conta também a Lei Complementar n. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que institui o Estatutto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte. A Lei, no seu artigo 44, dispõe que 
“Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.” 
(BRASIL, 2006) 


SAIBA MAIS 


Leia o artigo de José Anacleto Abduch Santos, As Licitações e o Es- 
tatuto da Microempresa, disponível em: <http://nww.direitodo- 
estado.com/revista/RERE-1 4-JUNHO-2008-)OSE%20ANACLETO. 
PDF>. Acesso em: 5 maio 2016. 


O parágrafo primeiro conceitua empate como a situação “[...] em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada” (BRASIL, 2006, art. 44). E o parágrafo segundo define 
que, em se tratando da modalidade de pregão, “[...] o intervalo percen- 
tual [...] será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.” 
(BRASIL, 2006, art. 44) 


Finalização do Procedimento 


Definida a etapa de classificação, a Comissão de Licitação apresentará 
à autoridade superior o resultado do certame. Os passos seguintes são 
a homologação do procedimento e a sua adjudicação, passo em que o 
objeto é entregue ao vencedor. 


Vejamos então o conceito desses dois institutos, segundo Di Pietro 
(2009, p. 399): 


* Homologação: é a aprovação do procedimento. Se encontrar vício de 
ilegalidade, determinará a anulação ou determinará o saneamento, 
sendo possível. Caso o procedimento esteja correto, ele será homo- 
logado. Apenas por razoes de interesse público, que devem ser clara- 
mente demonstrados, a licitação poderá ser revogada. 


* Adjudicação: é o ato pelo qual a autoridade que homologou o certa- 
me atribui ao vencedor o objeto da licitação, sendo este o ato final do 
procedimento. A partir deste momento, a Administração Pública, no 
prazo de 60 dias (prorrogável uma vez, por igual período), convoca o 
vencedor para assinar o contrato. 


Caso o vencedor não atenda à convocação, os licitantes remanescen- 
tes serão chamados, conforme a classificação obtida na licitação. Nesse 
caso, o preço será o mesmo oferecido pelo primeiro colocado, podendo, 
entretanto, ser atualizado. 


A Licitação na Modalidade Pregão 


Agora que você já tem boa noção sobre a licitação, está na hora de 
conhecer a modalidade de pregão que, em relação àquelas previstas 
na Lei n. 8.666/93, apresenta algumas particularidades, conforme per- 
cebemos no estudo da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002 (pregão 
presencial), e do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005 (pregão 
eletrônico). Então, vamos conferir quais são estas particularidades. 


Fase Interna 


A primeira observação que devemos fazer é que o objeto do pregão está 
limitado aos bens e aos serviços comuns, entendidos segundo a Lei n. 
10.520/02, como aqueles “[...] cujos padrões de desempenho e qualida- 
de possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifi- 
cações usuais no mercado.” (BRASIL, 2002, art. 1º) 


Se na licitação convencional o procedimento era conduzido pela Comis- 
são de Licitação, agora caberá ao pregoeiro e à sua equipe realizar os atos 
administrativos tendentes à seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. 


Dentre as atribuições do pregoeiro, podemos destacar: o recebimento 
das propostas e dos lances; a análise de sua aceitabilidade e sua classifi- 
cação; e a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 


Fase Externa 
A convocação dos interessados dá início à fase externa do pregão a partir 


do momento em que o aviso é publicado em um prazo não inferior a oito 
dias da data da apresentação das propostas. 
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O aviso deverá conter todas as informações relacionadas ao objeto da 
licitação, como: indicação do local, dias e horários em que poderá ser 
lida ou obtida a íntegra do Edital. 


Sobre a divulgação do aviso, vamos conferir o que estabelece a Lei n. 
10.520/02, em seu artigo 4º, inciso |: 


| - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 
aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jor- 
nal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme 
o vulto da licitação, em jornal de grande circulação [...]. (BRASIL, 2002) 


Na sessão pública convocada para abertura das propostas, o interessado 
se identifica e o representante, se for o caso, apresenta documento que 
lhe confere poderes para praticar os atos do certame, até mesmo para 
apresentar lances. Deve, em seguida, dar ciência de que cumpre os re- 
quisitos de habilitação. Neste momento, os licitantes entregam os enve- 
lopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos. O pregoeiro 
abre o envelope e verifica se a proposta está em conformidade com o 
Edital. Esse primeiro momento, portanto, é o de classificação. 


Você lembra-se de que na Lei de Licitações e Contratos da Administra- 
ção Pública o primeiro envelope era o de habilitação? Por isso se diz 
que o pregão é uma modalidade invertida, pois primeiro se analisa 
a proposta de preços para depois abrir o segundo envelope, 
no qual estão os documentos de qualificação do proponente. 


A inversão do procedimento, de acordo com Niebuhr (2004, p. 158), 
evita os resultados insatisfatórios que se verificam no cumprimento da 
Lei n. 8.666/93 quando a Administração “[...] se vê envolta em cipoal* 
de documentos, impugnações, prazos e recursos”. 


SAIBA MAIS 


*Cipoal — situação intrincada, complicação, embrulhada, cipoada. 
Fonte: Houaiss (2009). 


O pregoeiro e sua equipe selecionam, dentre as propostas classificadas, 
a oferta de valor mais baixo e as ofertas com preços até 10% superiores 
aquela. Estas participarão do segundo momento, quando os interessados 
podem fazer novos lances, que são verbais e sucessivos. 


Mas o que acontecerá se não for possível obter o mínimo de três 
ofertas nessas condições? 


Nesse caso, o pregoeiro poderá convocar os autores das melhores pro- 
postas, até o máximo de três, independentemente dos preços oferecidos. 


Aqui surge outra diferença em relação às modalidades de concorrência, 
de tomada de preços e de convite, que admitem os tipos menor preço, 
melhor técnica e técnica e preço. No pregão, o único tipo admitido é 
menor preço. 


Ao final, a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e ao 
valor, receberá do pregoeiro sua aceitabilidade. 


Classificação e Habilitação 


Na Tabela 2, você pode acompanhar a sequência de uma sessão de pre- 
gão presencial, com a fixação do preço e a série de três lances verbais. 


PREÇO (R$) 


| so | so | 


Tabela 2: Preços e lances verbais 
Fonte: Elaborada pelo autor deste livro 


Observe que seis empresas apresentaram propostas. Destas, três foram 
selecionadas para a sessão de lances, sendo a primeira a que ofereceu o 
valor mais baixo e as outras duas as que se situaram na margem de 10% 
em relação àquela. 


Na primeira série de lances, a terceira colocada baixou seu preço de R$ 
90,00 para R$ 81,00; a segunda de R$ 85,00 para R$ 80,00; e a primeira 
de R$ 82,00 para R$ 79,00. Nesse caso, nenhuma das três desistiu. 


O pregoeiro então repete o procedimento. Observe que na segunda si- 
mulação, a empresa “C” não ofereceu lance, que deveria ser inferior a R$ 
79,00. Dessa forma, ela abandona o procedimento. Permanecem apenas 
as empresas “A” e “B”. Esta apresenta um lance de R$ 75,00, que é co- 
berto pela empresa “A” por R$ 73,00. 


Mais uma vez o pregoeiro abre a sessão, mas a empresa “B” desistiu de 
participar dos lances, pois, segundo sua avaliação, não consegue entre- 
gar o objeto da licitação por menos de R$ 73,00, visto que sua oferta 
original fora de R$ 90,00. 


Somente depois de encerrada essa etapa é que o pregoeiro abre o segun- 
do envelope, que contém os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta. 


Será declarado vencedor o licitante que estiver regular perante as Fa- 
zendas Nacional, Estaduais e Municipais; a Seguridade Social; e o FGTS. 
Também é necessário comprovar que o licitante atende às exigências do 
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Edital quanto à habilitação jurídica e às qualificações técnica e econômi- 
co-financeira. 


A Lei n. 10.520/02, em seu inciso XIV, ressalva que 


[...] os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
— Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
nele constantes. (BRASIL, 2002) 


Adjudicação e Homologação 


Passadas todas essas etapas e atendidas as exigências do Edital, o licitan- 
te será declarado vencedor. 


Mas se isso não ocorrer, o que deve fazer o pregoeiro? 


Nesse caso, são analisadas a oferta e a qualificação dos demais licitantes, 
na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 


Nada impede que o pregoeiro negocie diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. Após a declaração, qualquer um dos 
licitantes poderá manifestar a intenção de recorrer, o que deverá ser feito 
no prazo máximo de três dias. 


Depois de decidido o recurso, cabe à autoridade competente adjudicar* 
o objeto da licitação ao licitante vencedor e em seguida homologar* o re- 
sultado da licitação. O adjudicatário é convocado para assinar o contrato. 
Se na Lei n. 8.666/93 o prazo para assinar o contrato é obrigatoriamente 
de até 60 dias, no pregão o prazo é o definido no Edital. 


SAIBA MAIS 


*Adjudicar — de adjudicação, que é a transferência da propriedade 
de um bem penhorado ao credor que o penhorou, com aprovação 
de autoridade judicial. Fonte: Lacombe (2004). 


*Homologar — aceitar, reconhecer (algo) como legítimo. Fonte: 
Houaiss (2009). 


Mas quais são as condutas passíveis de punição? Vamos conferi-las. 


* não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 

* deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame; 

* ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

* não manter a proposta; 


* falhar na ou fraudar a execução do contrato; 
* comportar-se de modo inidôneo; e 
* cometer fraude fiscal. 


E quais são as penas previstas para o infrator na Lei n. 10.520/02? 
Vamos acompanhá-las: 


* impedi-lo de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Fe- 
deral ou municípios; 


e descredenciá-lo do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de for- 
necedores pelo prazo de até cinco anos; 


* aplicar-lhe as multas previstas em Edital e no contrato; e 


* aplicar-lhe as demais cominações legais. 


Pregão Eletrônico 


Passados três anos da vigência da Lei que institui o pregão, o Governo 
Federal editou o Decreto n. 5.450/05, que regulamentou o pregão, na 
forma eletrônica, para aquisição de bens e de serviços comuns, com a 
abrangência para os órgãos da Administração Pública Federal. 

Vamos ver então o que mudou em relação ao pregão presencial previsto 
na Lei n. 10.520/02. 


* O procedimento é feito a distância, em sessão pública, por meio de 
sistema que promova a comunicação pela internet, dotado de recur- 
sos de criptografia e de autenticação. 


* Aautoridade competente, o órgão promotor da licitação, o pregoeiro, 
os membros da equipe de apoio e os licitantes deverão ser previa- 
mente credenciados pela atribuição de chave de identificação e de 
senha. 


* O credenciamento do licitante depende de registro no SICAF. 


* Não podem ser licitadas obras de engenharia, locações imobiliárias e 
alienações em geral. 


* Antegra do Edital fica disponível no Portal de Compras do Governo 
Federal —- Compras Governamentais. 


SAIBA MAIS 


Conheça mais o sistema de compras acessando o site: <http:// 
Wuw.comprasgovernamentais.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2016. 
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* O pregoeiro verifica as propostas e classifica aquelas em conformi- 
dade com o Edital. Estas, independentemente do valor, participam da 
fase de lance. 


* Os licitantes podem oferecer lances sucessivos e, enquanto perdurar 
a sessão, serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 


* O sistema eletrônico avisa sobre o encerramento dos lances, que 
ocorre, aleatoriamente, em até 30 minutos após o aviso. 


* Após o encerramento da sessão, o pregoeiro pode encaminhar 
contraproposta ao licitante vencedor para que seja obtida melhor 
proposta. 


Na Figura 4, a seguir, podemos identificar os principais itens que devem 
integrar o aviso de licitação, na modalidade pregão eletrônico, elaborado 
com base nas normas do Decreto n. 5.450/05. 


DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - COLIC 


“AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2008 


A Defensoria Pública-Geral da União, por intermédio da Pregoeira, 
torna público para conhecimento das empresas interessadas, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço Por item, 
na Sala de licitação, situado no Edifício Anexo II do Ministério da Justiça, Bloco 
“T”, 2º andar, sala 234 - Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF, em sessão 
a ser realizada por meio do sistema eletrônico, no endereço 


OBJETO: Serviço de vigilância desarmada diurna para atender a 
Defensoria Pública da União no Mato Grosso/MT. 


ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: As propostas deverão 
ser enviadas do momento da publicação até a data e hora marcada 
para abertura da sessão e são permitidas alterações neste mesmo 
prazo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (8 1º e 2º Art. 21 do 
Decreto 5.450/2005). Data da Abertura das Propostas: 23 DE OUTUBRO DE 
2008 às 10:30h' (Horário de Brasília-DF). Informação Geral: Nos seguintes 
telefones: (61) 3429-9832 ou 3429-9228. O Edital está disponível 


gratuitamente no site: www.Comprasnet.gov.br. 


Gisleide Alves de Jesus 
Pregoeira/DPGU 


Figura 4: Aviso de licitação — pregão eletrônico 
Fonte: Brasil (2008f) 


A exigência de utilização do pregão, na forma eletrônica, para entes pú- 
blicos ou privados foi posteriormente ampliada pelo Decreto n. 5.504, 


de 5 agosto de 2005, para as contratações de bens e de serviços co- 
muns realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recur- 
sos públicos da União por convênios ou instrumentos congêneres, ou 
consórcios públicos, mantidas as condições estabelecidas tanto na Lei n. 
10.520/02 quanto no Decreto n. 5.450/05. 


Motta (2005) aponta como vantagens da legislação que instituiu o pre- 
gão a redução de tempo e de custos, com a inversão das fases (classifica- 
ção e habilitação); e o incremento do número de concorrentes por causa 
da disputa aberta proporcionada pela oferta de lances. 


Contabilizam-se, nas esferas administrativas em que a modalidade tem sido 
aplicada, resultados expressos em descontos médios em relação às propos- 
tas iniciais de menor preço; número reduzido de recursos administrativos; 
menores prazos de encerramento dos processos; redução de tempo neces- 
sário ao processo licitatório, geralmente 60 dias ou mais, para no máximo 20 


dias, entre início e término do pregão. (MOTTA, 2005, p. 936) 


Para esse autor, em relação à questão dos custos, que corresponde à 
meta da proposta mais vantajosa para a Administração, dados revelam 
uma redução nos preços de 20% ou mais, principalmente em decorrên- 
cia da competitividade entre os licitantes. 


Resumindo 


Neste Capítulo, entendemos que a licitação é o procedimento utilizado 
pela Administração Pública que visa a seleção da proposta mais vanta- 
josa e ao mesmo tempo a garantia da isonomia entre os participantes. 
Vimos também que a Lei n. 8.666/93 disciplina os princípios constitu- 
cionais da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, da moralida- 
de e da publicidade, estabelecendo o roteiro para que as modalidades 
(concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso) possam 
ser efetivadas. 


Conhecemos melhor a Lei n. 10.520/02, que introduziu o pregão como 
mais uma modalidade licitatória, que, a partir do Decreto n. 5.450/05, 
tornou-se obrigatória, em sua forma eletrônica, para todos os órgãos 
federais. Aprendemos ainda como a licitação pode ser homologada ou 
revogada se for do interesse público; ou anulada se contiver vício de 
ilegalidade. 
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ATIVIDADES 


Você ficou com alguma dúvida sobre o que estudamos até aqui? 
Entre em contato com o seu tutor, discuta a respeito do conteúdo e 
troque experiências com seus colegas. Em seguida, realize as ativi- 
dades propostas para este Capítulo e prepare-se para o Capítulo 2, 
que se refere aos contratos administrativos. 


Para realizar as atividades, siga as orientações a seguir: 


Acesse o site da Câmara de Vereadores do Município de Floria- 
nópolis no endereço: <http://mww.cmf.sc.gov.br/>. 


Clique no ícone Licitações, que você encontrará no lado esquer- 
do da página. 


Clique em Pregão Presencial 0020/2009 e surgirá o Edital na 
tela. Assim, você localizará o seguinte ato administrativo, prati- 
cado durante o procedimento licitatório: 


Edital: Pregão Presencial 0020/2009 Situação: Abertura Pro- 
postas e Habilitação. Publicação/Expedição: 17/09/2009. 
Entrega da Proposta/Documento: 29/09/2009. Abertura da 
Habilitação: 29/09/2009. Abertura de Preço: 29/09/2009 — 
15:00:00. Obs.: Para visualizar o edital deverá ser preenchido, 
obrigatoriamente, o CNPJ ou CPF! Preencher conforme mode- 
lo — Para CPF: 999.999.999-99 Para CNP): 99.999.999/9999- 
99. Informações pelo telefone (48) 3027.5700. 


A partir dessas orientações, realize as atividades propostas a seguir: 


« Localize e transcreva cinco atos idênticos ao apresentado em 


sites de câmaras de vereadores, de prefeituras, de secretarias 
municipais e estaduais, de qualquer outro órgão público. Indi- 
que o caminho para obtê-los e diga do que se tratam. 


« Responda às questões, a seguir, sobre o Edital obtido na Câmara 


Municipal de Florianópolis: 


a) Se a data de entrega da proposta é 29/09/2009, até que dia 
deveria ter sido pedida a impugnação do Edital pelo cidadão e 
pelo licitante? Responda com base na Lei n. 8.666/93. 


b) Depois da entrega da proposta, da habilitação e do preço, 
que ato será praticado: homologação ou adjudicação? Respon- 
da com base na Lei n. 8.666/93 e também na Lei n. 10.520/02. 


CAPÍTULO II 


CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 


Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo 


Objetivos Específicos de Aprendizagem 

Ao finalizar este Capítulo, você deverá ser capaz de: 

* Estabelecer o prazo de duração de cada contrato administrativo; 
* Identificar os elementos necessários à formalização de contratos; 


* Relacionar, com base na legislação, as possibilidades de alteração 
contratual; 


* Diferenciar os conceitos de execução, inexecução e rescisão de con- 
tratos, com as responsabilidades e as penas correspondentes; e 


* Traçar um paralelo entre os contratos de Parceria Público-Privada, de 
concessão e de gestão. 


Contrato Administrativo 


Caro estudante, 

O tema que você vai estudar, a partir de agora, está relacionado aos contratos 
administrativos, em especial, àqueles que decorrem do processo licitatório. É 
importante distinguir os contratos regidos por normas de Direito Público, como 
a Lei n. 8.666/93, dos ajustes regidos pelo Direito Privado. Nesse sentido, ob- 
serve com atenção os prazos de validade dos contratos, os aspectos formais 
que a Lei exige como condição de validade, as formas de alterar e de executar o 
objeto contratado e as causas de inexecução que geram a rescisão. Ao final des- 
te Capítulo, selecionamos algumas modalidades de contratos administrativos, 
como as Parcerias Público-Privadas, as concessões e os contratos de gestão, 
como exemplos. Se após a leitura você ainda tiver dúvida em relação a algum 
ponto do conteúdo, entre em contato com o seu tutor. Lembre-se de consultar 
a bibliografia indicada, isso é muito importante. Bom estudo! 


Para começar, vamos entender o que é contrato administrativo. Assim 
como a licitação, esse tipo de contrato é regulamentado pela Lei n. 
8.666/93 (norma de Direito Público) e, supletivamente, por normas de 
Direito Privado. Uma primeira questão que merece ser estudada, então, 
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é a diferença entre os contratos celebrados por órgãos da Administração 
Pública e os que envolvem apenas os particulares. 


Vamos conferir os tipos de contratos encontrados: 


Contrato privado: “[...] ajuste, convenção, pacto ou transação firma- 
do entre duas ou mais pessoas para um fim qualquer, ou seja, adqui- 
rir, resguardar, modificar ou extinguir direitos.” (SILVA, 2004, p. 373) 


Contrato administrativo: “[...] avença travada entre a Administração 
e terceiros na qual, por força da Lei, de cláusulas pactuadas ou do 
tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições preesta- 
belecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse públi- 
co, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado.” 
(MELLO, 2009, p. 615) 


Assim como os contratos privados, os administrativos também contêm 
as cláusulas necessárias. Dentre aquelas previstas no artigo 55 da Lei n. 
8.666/93, destacamos os itens a seguir: 


objeto; 

regime de execução ou forma de fornecimento; 
preço e condições de pagamento; 

prazos de execução; 

crédito pelo qual correrá a despesa; 

direitos e responsabilidades das partes; 
penalidades cabíveis e valores das multas; 
casos de rescisão; e 

vinculação ao Edital de licitação. 


Vamos conferir um exemplo? Observe os itens apresentados na Figura 5: 


EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2005 


CONVENENTES: União Federal, por intermédio da 
PRR/3º Região e Toalheiro Guarany Ltda. Objeto: 
Serviços de manutenção de aparelhos odorizadores. 
Vigência: De 08/08/2005 a 31/12/2005. Assinatura: 
08/08/2005. Processo 1.03.000.000466/2005-61. 


Valor total : R$ 7.095,00 (sete mil e noventa e cinco 
reais). Nota de Empenho:  2005NE000322. 
Fundamento Legal: Pregão 010/2005. Assinam: Paulo 
Bressaglia pela Contratante e Álvaro de Mesquita 
Sampaio pela Contratada. 


Figura 5: Extrato de contrato 
Fonte: Brasil (2005, p. 88) 


No extrato estão as principais informações do contrato: partes, objeto, 
prazo de vigência, número do processo, valor, número da nota de em- 
penho, fundamentação legal e responsáveis. Agora, vamos conhecer me- 
lhor os prazos nesse tipo de licitação. 


Prazo 


Todos os contratos administrativos têm prazo de duração. É necessário 
destacar, primeiramente, que a Lei não admite que eles tenham prazo de 
vigência indeterminado. Por isso, a regra geral é que o prazo está limita- 
do à vigência do crédito orçamentário, isto é, até a data de 31 de dezem- 
bro, uma vez que a Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece, como o 
nome sugere, as receitas e as despesas para o exercício financeiro anual. 


SAIBA MAIS 


Conheça mais sobre contratos administrativos e transparência pú- 
blica no endereço eletrônico <http://uuw.transparencia.gov.br/ 
licitacoesecontratos/>. Acesso em: 5 maio 2016. 


De acordo com Motta (2005, p. 469), o Tribunal de Contas da União 
(TCU) admite contratos que ultrapassem um exercício financeiro. Nesse 
caso, 


[...] cada parcela das despesas a serem executadas em exercícios futuros 


deve ser consignada na avença*, correspondendo a um aditivo onde serão 
indicados os créditos e empenhos para a respectiva cobertura. 


SAIBA MAIS 
*Avença — união, harmonia, concórdia. Fonte: Houaiss (2009). 


Você sabe o que é termo aditivo? Vamos conferir um extrato de termo 
aditivo na Figura 6, a seguir. 


2005 NEO00323, Fa Nite "Loo000000 = 2005NE000324. age de As- 
sinatura: 10/02/2005. 


(SICON - 23/02/2005) 110001-00001-2005NE000350 


Figura 6: Extrato de contrato — prazo de vigência 
Fonte: Brasil (2005d). 
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Nesse contrato, o prazo de vigência ultrapassou o ano fiscal. Para que ele 
tenha validade, é necessário atender ao que determina o TCU. 


Passado o período de vigência, o contrato poderá ter seu prazo prorroga- 
do, por termo aditivo*, nas hipóteses em que: 


SAIBA MAIS 


*Aditivo — ou aditamento, que é o aumento de cláusula em um con- 
trato já elaborado e mesmo registrado. Parte acrescida ao final de 
um documento para alterar ou explicar algumas das condições ali 
exaradas, ou mesmo para corrigir omissões evidenciadas. Fonte: 
Silva (2004). 


* o objeto estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual; 


* o serviço for executado de forma contínua; e 


* tratar-se de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de 
informática. 


SAIBA MAIS 


Você conhecerá mais sobre Plano Plurianual na disciplina Orçamen- 
to Público. 


No primeiro caso, é preciso considerar que o Plano Plurianual tem dura- 
ção de quatro anos. No segundo, a prorrogação do contrato é admitida 
até 60 meses. No terceiro, a lei prevê a prorrogação por até 48 meses. 


Equilíbrio Econômico-Financeiro 


A prorrogação dos prazos relacionados às etapas de execução, de con- 
clusão e de entrega pode ser determinada unilateralmente pela própria 
Administração Pública, desde que seja mantido o equilíbrio econômico- 
-financeiro do contrato. 


SAIBA MAIS 


OS 4º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93 prevê que, em caráter excep- 
cional, devidamente justificado e mediante autorização da autorida- 
de superior, esse prazo pode ser prorrogado ainda por até 12 meses. 


Mas o que seria esse equilíbrio? 


Mello (2009, p. 635) define equilíbrio econômico-financeiro como “[...] 
a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas 
pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compen- 
sação econômica que lhe corresponderá”. 


Entretanto, esta alteração nos prazos deve ser plenamente justificada e 
corresponder às hipóteses previstas no artigo 57, 8 1º, da Lei n. 8.666/93, 
como podemos conferir: 


|— alteração do projeto ou especificações; 


Il- superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vonta- 
de das partes, que altere fundamentalmente as condições de execu- 
ção do contrato; 


III- interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de tra- 
balho por ordem e no interesse da Administração; 


IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato; 


V- impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro re- 
conhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 


Vl-omissão ou atraso de providências a cargo da Administração. 
(BRASIL, 1993) 


Vimos então que, na celebração do contrato administrativo, as partes se 
obrigam a cumprir o estabelecido nas cláusulas necessárias. Mas é pre- 
ciso destacar que o que caracteriza propriamente o contrato administra- 
tivo é a existência das cláusulas exorbitantes, que revelam o predomínio 
do Poder Público na relação contratual. 


É prerrogativa da Administração Pública modificar ou rescindir o contrato 
unilateralmente, em razão do interesse público, respeitado os direitos 
do contratado. Da mesma forma, cabe à Administração Pública fiscalizar 
a sua execução, aplicar as sanções pela inexecução total ou parcial ou 
ainda ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, recursos humanos 
e serviços vinculados ao objeto do contrato. 


Vale mencionar aqui a exigência da garantia como uma das cláusulas 
exorbitantes. A Lei n. 8.666/93 prevê três tipos de garantias: 


* caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
* seguro-garantia, e 
e fiança bancária. 


Nenhuma dessas garantias excederá a 5% do valor do contrato, podendo 
chegar até 10% apenas nos casos de obras, serviços e fornecimentos de 
grande vulto (25 vezes o valor da concorrência). 
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Formalização do Contrato 


Para que o contrato seja válido e produza os efeitos esperados pelas 
partes, ele deve obedecer à forma pré-determinada pela Lei n. 8.666/93, 
frisando que a sua minuta já constava do Edital de licitação como anexo. 


O aspecto mais importante, que torna pública a manifestação de vontade 
das partes, é a publicação resumida do contrato na imprensa oficial, até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias a contar daquela data. 


Se a regra geral determina que todo contrato deve ser escrito, a Lei n. 
8.666/93 oferece apenas uma exceção, que ocorre com pequenas com- 
pras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não su- 
perior a 5% do limite da carta-convite. Nesse caso, o contrato pode ser 
verbal. 


Vamos conferir, no Quadro 2, alguns aspectos relacionados à obrigato- 
riedade do contrato. 


CONTRATO OBRIGATÓRIO CONTRATO FACULTATIVO 


Concorrência Convite 


Tomada de preços Dispensa abaixo do valor da concorrência 
e da tomada de preços 


Dispensa no valor da concorrência e da Inexigibilidade abaixo do valor da concor- 
tomada de preços rência e da tomada de preços 
Inexigibilidade no valor da concorrência e 

da tomada de preços 


Quadro 2: Obrigatoriedade do contrato 
Fonte: Elaborado pelo autor deste livro 


No caso de contrato facultativo, o contrato pode ser substituído por 
outros instrumentos hábeis, como carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço; e 
o “termo de contrato” pode ser substituído nos casos de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, até mesmo de assistência técnica. 


Vencida a licitação, qual prazo deve ser observado para 
a celebração do contrato? 


Esse prazo não pode ser superior a 60 dias, pois este é o prazo de vali- 
dade da proposta. Se o vencedor não for convocado nesse período para 
o ato de assinatura, ele ficará liberado de todo e qualquer compromisso. 


A parte contratada poderá solicitar a prorrogação desse prazo por uma 
vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração Pública. Caso o convocado não compareça para assinar o 
contrato, a Administração Pública pode tomar duas atitudes, como segue: 


* convocar o segundo colocado da licitação. Nesse caso, os preços e as 
condições de execução obedecerão à mesma proposta do primeiro 
classificado; e 


* revogar a licitação. 
E o que acontece com quem não assinar o contrato da licitação? 


O vencedor da licitação que não assinar o contrato, sem justificativa, 
estará sujeito às penalidades previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93: 


A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou reti- 
rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra- 
ção, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitan- 
do-o às penalidades legalmente estabelecidas. (BRASIL, 1993, grifo nosso) 


O descumprimento total das obrigações assumidas gera sanções admi- 
nistrativas, como advertência, multa, suspensão temporária de participa- 
ção em licitação e impedimento de contratar com a Administração Públi- 
ca, por prazo não superior a dois anos, e a declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 


Agora, vamos acompanhar os casos de alteração de contrato depois de 
sua assinatura. 


Alteração de Contrato 


Os contratos podem ser alterados, desde que justificadamente, em duas 
circunstâncias: 


* unilateralmente, quando a Administração Pública modificar o proje- 
to, suas especificações ou o valor contratual; e 


* por acordo das partes, na substituição da garantia, na modificação do 
regime de execução, no modo de fornecimento, na modificação da 
forma de pagamento ou para a manutenção do equilíbrio econômi- 
co-financeiro. 


Então, o que devemos fazer nesses casos? 


Precisamos definir quanto a Administração Pública pode alterar do valor 
originalmente contratado. Essa alteração pode significar um acréscimo 
ou uma supressão. No caso de obras, serviços ou compras, o limite será 
de 25%; quando se tratar de reforma de edifício ou de equipamento, o 
limite será de 50% para os seus acréscimos. 


Caso a Administração Pública resolva pela supressão, o que ocorre 
se o contratado já houver adquirido e entregue 
os materiais no local contratado? 
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Se essa hipótese ocorrer, a Administração Pública deve pagar, com cor- 
reção, os custos de aquisição. Admite-se ainda a indenização por outros 
danos comprovados que vierem a ocorrer em decorrência da supressão. 


Caso a Administração resolva pelo acréscimo, o que ocorre com 
o aumento de encargos para o contratado? 


Nesse caso, a Administração Pública deverá restabelecer, por aditamen- 
to, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 


Nos percentuais que descrevemos anteriormente não estão incluídas ou- 
tras alterações que podem ser aplicadas nos contratos, em virtude de 
tributos, de encargos ou de disposições legais que venham a ser criados 
após a apresentação das propostas. Se tais fatos acontecerem e repercu- 
tirem no contrato, os valores inicialmente pactuados deverão ser revis- 
tos. Vamos observar o exemplo apresentado na Figura 7: 


Presidência da República 


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2005 


Número do Contrato: 2/2004. Nº Processo: 00320.000345/2003. Com- 


Legal: 
01/01/2005 a 31/12/2005. Valor Total: R$97.583,40. Data 
sinatura: 31/12/2004. 


(SICON - 23/02/2005) 200014-00001-2004NE900112 


Figura 7: Objeto do termo aditivo 
Fonte: Brasil (2005e) 


A Figura 7 mostra o extrato de um termo aditivo prorrogando o prazo. 
Nesse caso, o objeto do novo contrato é a própria prorrogação, perma- 
necendo as demais cláusulas do contrato original inalteradas. 


Nem sempre as alterações precisam ser formalizadas por termo aditivo. 
É o caso, por exemplo, do reajuste de preços previsto no próprio con- 
trato, assim como as atualizações, compensações ou penalizações finan- 
ceiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas. Ocorre 
também nos casos de empenho de dotações orçamentárias suplemen- 
tares até o limite do seu valor corrigido. Nesses casos, a alteração será 
registrada por apostila, isto é, será anotada no processo administrativo 
do qual o contrato faz parte. 


Execução, Inexecução e Rescisão 


Até aqui estudamos as características principais do contrato admi- 
nistrativo, como as cláusulas necessárias e exorbitantes, os prazos, a 
formalização e as alterações. A partir de agora vamos conhecer mais 

detalhadamente a própria execução do contrato pelas partes. 
Vamos conferir! 


Como visto anteriormente, cabe à Administração Pública, por meio do 
seu representante, fiscalizar sua execução. O contratado, por sua vez, é 
responsável pela perfeita entrega do objeto do contrato; pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato. A Administração Pública responde solidariamente com o 
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do 
contrato. 


Diante da necessidade da execução do contratado, pode haver a sub- 
contratação de partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela Administração Pública. A Lei n. 8.666/93 
não estabelece um percentual para a subcontratação, mas pune a sub- 
contratação não autorizada, isto é, a que não for prevista no Edital ou no 
contrato. 


A entrega do objeto contratado é parte essencial da execução do con- 
trato. O objeto será recebido pela Administração provisoriamente, por 
termo circunstanciado, em até 15 dias da comunicação escrita do con- 
tratado, ou definitivamente, em até 90 dias. O recebimento provisório 
pode ser dispensado e substituído por recebido nos casos de gêneros 
perecíveis e alimentação preparada, serviços profissionais e obras e ser- 
viços cujos valores estejam no limite da carta-convite. 


SAIBA MAIS 


Para conhecer mais sobre esse limite, consulte o artigo 23, 
inciso II, alínea “a” da Lei n. 8.666/93. 


Responsabilidades 


Para entender as responsabilidades, vamos começar pela rescisão. A res- 
cisão é consequência da inexecução total ou parcial do contrato e poderá 
ser determinada pela Administração Pública, ocorrer por acordo entre as 
partes (amigável) ou resultar de decisão judicial. 


No caso de responsabilidade da Administração Pública, a rescisão gera, 
para o particular, o direito de ser indenizado. Se este der causa à res- 
cisão, sofrerá as sanções administrativas previstas na Lei n. 8666/93 e 
no contrato, sem prejuízo de sanções civis e criminais. Entretanto, se a 
inexecução for motivada por força maior* ou caso fortuito*, o particular 
poderá ser ressarcido. 
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SAIBA MAIS 


*Força maior — acontecimento imprevisível, inevitável e estra- 
nho à vontade das partes, como uma tempestade. Fonte: Di 
Pietro (2009, p. 648). 


*Caso fortuito - ocorre nos casos em que o dano seja decor- 
rente de ato humano ou de falha da Administração. Fonte: Di 
Pietro (2009, p. 648). 


No Quadro 3, podemos estudar os casos que justificam a rescisão do con- 
trato administrativo, conforme descrito no artigo 78 da Lei n. 8.666/93: 


RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR 


Não liberaçõ de área, local ou objeto Não cumprimento, cumprimento irre- 
para execução de obra, serviço ou forne- | gular ou lentidão no cumprimento de 
cimento. cláusulas contratuais. 


Atraso superior a 90 dias dos pagamen- | Atraso injustificado no início da obra, 
tos devidos. serviço ou fornecimento. 


Supressão de obras, serviços ou compras, | Contratação de menores de 18 anos para 

acarretando modificação do valor inicial | trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

do contrato além do limite permitido. ou menor de 16 anos, para qualquer 
trabalho, salvo de aprendiz. 


Razões de interesse público. Cometimento reiterado de faltas na 
execução. 


Suspensão da execução, por ordem escri- | Desatendimento das determinações do 

ta, por prazo superior a 120 dias. fiscal da execução. 
Subcontratação total ou parcial não 
admitidas no edital e no contrato. 
Falência, insolvência civil, dissolução da 
sociedade ou falecimento do contratado. 
Alteração social ou modificação da finali- 
dade ou da estrutura da empresa. 
Paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração. 


Quadro 3: Responsabilidade pela inexecução 
Fonte: Adaptado de Brasil (1993) 


Não sendo o particular responsável pela inexecução do contrato, além 
do ressarcimento dos prejuízos sofridos, terá ainda direito à devolução 
de garantia, aos pagamentos devidos pela execução da rescisão e pelo 
custo da desmobilização. 


Do contrário, poderá a Administração Pública assumir o objeto do con- 
trato, no estado e local em que se encontrar; ocupar e utilizar o local, as 
instalações, os equipamentos, o material e o pessoal; executar a garan- 
tia; e reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Administração Pública. 


Mutabilidade 


Como vimos até agora, os contratos podem ser modificados ao longo 
de sua execução, garantido o seu equilíbrio econômico-financeiro, em 
especial. Mas nos casos em que se tratar de força maior, não podemos 
falar em modificação ou alteração de contrato, mas sim de inexecução. 


SAIBA MAIS 


Veja a teoria da imprevisão na próxima seção. 


Além dessa circunstância, Di Pietro (2009, p. 276) enumera outros tipos 
de áleas* administrativas que o particular pode enfrentar na execução 
do contrato. 


SAIBA MAIS 


*Álea — possibilidade de prejuízo simultaneamente à de lucro; 
risco. Fonte: Houaiss (2009). 


O primeiro deles relaciona-se com a própria alteração unilateral, que é 
uma característica do poder exorbitante inscrita no contrato administra- 
tivo, e que deve estar fundamentado no interesse público. 


O segundo risco é denominado de fato do príncipe, entendido como 
uma medida de ordem geral, não relacionada com o contrato, mas que 
nele repercute, provocando o desequilíbrio econômico-financeiro. Po- 
dem ser citados como exemplos: a mudança cambial e a instituição de 
um tributo, que afetem o preço da matéria-prima. Tais medidas, tomadas 
por uma autoridade não vinculada ao contrato, podem afetar a execução 
contratual. 


A terceira álea é conhecida como fato da administração, e está direta- 
mente relacionada com o contrato, ao contrário do que acontece com 
o fato do príncipe. Um exemplo de fato da administração é o atraso no 
pagamento por prazo superior a 90 dias, o que autoriza o particular a pa- 
ralisar a obra e rescindir o contrato por culpa da Administração Pública. 


Teoria da Imprevisão 


As três hipóteses descritas anteriormente — alteração unilateral, fato 
do príncipe e fato da administração — estão no campo da álea adminis- 
trativa. Já a teoria da imprevisão corresponde a uma álea econômica e 
corresponde a 


[...] todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das par- 
tes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, 
tornando a execução do contrato excessivamente oneroso para o contrata- 
do. (DI PIETRO, 2009, p. 282) 
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A teoria da imprevisão é aplicada sempre que ocorrer uma álea econô- 
mica, segundo cláusula já adotada pelos antigos romanos, na qual os 
contratos podem ser modificados se as condições forem também modi- 
ficadas (cláusula rebus sic stantibus). A imutabilidade do contrato admi- 
nistrativo, caracterizado pela expressão pacta sunt servanda não encontra 
mais respaldo no Direito Positivo moderno, como demonstra a Lei n. 


8.666/93 quando regulamenta as formas de alteração do contrato. 


É importante lembrar que tanto a álea econômica quanto a força maior 
são eventos externos que repercutem no contrato. Entretanto, no caso 
da teoria da imprevisão, é possível modificar o contrato para que o seu 
reequilíbrio econômico-financeiro seja restabelecido. Já no evento força 
maior, há uma impossibilidade absoluta de manter o contrato, que, em 


consequência, é rescindido. 


Para concluir esta seção, vamos ler uma notícia veiculada pela imprensa 
que trata da rescisão de contrato celebrado entre Administração Pública 


e empresas privadas, como mostra a Figura 8: 


TCU determina rescisão de contrato de 
Correios com companhias aéreas 


O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a “rescisão imediata” dos 
contratos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com as empresas 
Skymaster Airlines, Beta Brazilian Express Transportes Aéreos e a Aeropostal Brasil 
Transporte Aéreo. 

De acordo com o ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, relator do 
processo, essas empresas simularam competição em pregão realizado pelos Correios 
para a contratação de serviços de transporte aéreo de cargas da Rede Postal Aérea 
Noturna (RPN). 

A fraude, no entendimento do TCU impediu a isonomia entre os participantes 
no pregão e prejudicou os Correios na obtenção da melhor proposta para a prestação 
dos serviços. A direção dos Correios foi procurada, mas nenhum assessor foi 
localizado para comentar a decisão do TCU. 

As três companhias, por decisão do Tribunal, não poderão participar, nos 
próximos cinco anos, de licitações que envolvam recursos da administração pública 
federal por terem sido consideradas "inidôneas" pelo TCU. O Tribunal permitiu aos 
Correios a possibilidade de contratação emergencial para a prestação dos serviços, 
mas limita essa permissão a um prazo máximo de 180 dias. Segundo TCU, ainda cabe 
recurso da decisão. 


Figura 8: Rescisão contratual 
Fonte: Diário Catarinense (2009) 


Crimes e Penas 


Agora, vamos entender um pouco sobre crimes e suas respectivas penas, 
tanto para licitação quanto para contratos, de acordo com os artigos 89 
a 98 da Lei n. 8.666/93, conforme Quadro 4. 


Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 
ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou 
à inexigibilidade. 


Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento lici- 
tatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 


Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 

a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação 
ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada 
pelo Poder Judiciário. 


Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou van- 
tagem, até mesmo prorrogação contratual, em favor do adjudica- 
tário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder 
Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar 
fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, 
observado o disposto no artigo 121 da Lei n. 8.666/93. 


Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório. 


Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 


licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. 


Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. 


Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para 
aquisição ou venda de bens ou de mercadorias ou contrato dela 
decorrente: 

“| — elevando arbitrariamente os preços; 

Il - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsifica- 
da ou deteriorada; 

Ill — entregando uma mercadoria por outra; 

IV — alterando substância, qualidade ou quantidade da mercado- 
ria fornecida; 

V- tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a 
proposta ou a execução do contrato.” (BRASIL, 1993, art. 96). 


Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profis- 
sional declarado inidôneo. 


Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qual- 
quer interessado nos registros cadastrais ou promover indevida- 
mente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do 
inscrito. 


(*LA multa não poderá ser inferior a 2%, nem superior a 5% do valor do contrato. 


Quadro 4: Penalidades da Lein. 8.666/93 
Fonte: Adaptado de Brasil (1993) 


Detenção de 3 
a 5 anos e mul- 
ta(”). 

Detenção de 2 à 
4 anos e multa. 


Detenção de 6 
meses a 2 anos e 
multa. 


Detenção de 2 a 
4 anos e multa. 


Detenção de 6 
mesesa 2 anos e 
multa. 


Detenção de 2 à 
3 anos e muita. 
Detenção de 2 à 
4 anos e multa, 
além de pena 


correspondente 
à violência. 


Detenção de 3 a 
6 anos e muita. 


Detenção de 6 
meses a 2 anos e 
multa 


Detenção de 6 
mesesa 2 anos e 
multa. 


L 


CAPITULO 2 


L 


CAPITULO 2 


DZ 


Modalidades de Contrato 


Como vimos, contratos administrativos são aqueles celebrados entre 
Administração Pública e particulares, caracterizados pela existência 
de cláusulas exorbitantes. Destacamos, a seguir, algumas modalidades 
de contrato existentes no ordenamento jurídico brasileiro que, 
em razão de suas características, assumem formas variadas. 


Parceria Público-Privada (PPP) 


As normas gerais para licitação e contratação de Parcerias Público-Priva- 
das (PPPs) foram instituídas pela Lei n. 11.079, de 11 de dezembro de 
2004, que definiu o conceito de parceria como o “[...] contrato admi- 
nistrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.” 
(BRASIL, 2004, art. 2º) 


Você sabe qual a diferença entre concessão patrocinada e concessão 
administrativa? Confira no Quadro 5 as principais características 
de cada uma das modalidades. 


CONCESSÃO PATROCINADA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 


É a concessão de serviços públicos ou É o contrato de prestação de serviços de 
de obras públicas de que trata a Lei das | que a Administração Pública seja a usuá- 


concessões (Lei 8.987/95), quando envol- | ria direta ou indireta, ainda que envolva 
ver, adicionalmente à tarifa cobrada dos | execução de obra ou fornecimento e 
usuários, contraprestação pecuniária do | instalações de bens. 

parceiro público ao parceiro privado. (*) 


(*) Quando mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública, a concessão 
dependerá de autorização legislativa. 


Quadro 5 : Modalidades de concessão 
Fonte: Elaborado pelo autor deste livro 


Na concessão patrocinada há a conjugação da tarifa paga pelos usuários 
e a contraprestação pecuniária do concedente (parceiro público) ao con- 
cessionário (parceiro privado), ao passo que na concessão administrativa 
a remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parcei- 
ro público (DI PIETRO, 2009). 


Mas o que é necessário para que um contrato seja considerado 
de parceria? 


Vamos conferir: 
* deve ser superior a R$ 20 milhões; 


* o serviço deve ser prestado em prazo superior a cinco anos e inferior 
a 35 anos; e 


* o objeto deve estar limitado ao fornecimento de mão de obra, forne- 
cimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. 


Todo contrato de PPP deve observar as seguintes diretrizes: 


* eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 
recursos da sociedade; 


* respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
entes privados incumbidos da sua execução; 


* indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 
do Poder de Polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 


* responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 
* | transparência dos procedimentos e das decisões; 
* repartição objetiva de riscos entre as partes; e 


* sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos proje- 
tos de parceria. 


A Lei prevê que antes da celebração do contrato deva ser constituída 
sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o ob- 
jeto da parceria. Tal sociedade deve obedecer a padrões de governança 
corporativa*, sendo vedado à Administração Pública ser titular da maio- 
ria do seu capital votante. 


SAIBA MAIS 


*Governança corporativa — é um sistema pelo qual as socie- 
dades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os acionistas 
e os cotistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, a Au- 
ditoria Independente e o Conselho Fiscal. As boas práticas de 
governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor 
da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a 
sua perenidade. Fonte: Instituto... (1999). 


Assim como no contrato administrativo regulado pela Lei n. 8.666/93, 
também a contratação de PPP será precedida de licitação. Entretanto, a 
única modalidade aqui admitida é a concorrência, cujos Edital e contra- 
to deverão ser submetidos à consulta pública, sendo necessária licença 
ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento am- 
biental do empreendimento. 


No julgamento das propostas será levado em conta o menor valor da 
contraprestação a ser paga pela Administração Pública, e a melhor pro- 
posta técnica oferecida pelo licitante. O Edital define a forma de apre- 
sentação das propostas econômicas dentre as duas opções oferecidas 
pela Lei: 
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* propostas escritas em envelopes lacrados; e 


* propostas escritas, seguidas de lances em viva voz, dos licitantes cuja 
proposta escrita for no máximo 20% maior do que o valor da melhor 
proposta. 


Contrato de Concessão 


Os contratos de concessão estão disciplinados pela Lei n. 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, em suas duas modalidades. 


* concessão de serviço público, definida como 


[...] a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco e por prazo determinado. (BRASIL, 1995a, art. 2º) 


* concessão de serviço público precedida da execução de obra públi- 
ca, definida como 


[...] a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou me- 
lhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessio- 
nária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da 
obra por prazo determinado. (BRASIL, 1995a, art. 2º) 


E como funciona a remuneração dos concessionários na concessão? 


A remuneração dos concessionários se dá por meio da cobrança de tarifa 
dos usuários, cujo valor é fixado pelo preço da proposta vencedora da 
licitação. Além desse aspecto, a licitação também utiliza como critérios 
de julgamento a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder conce- 
dente pela outorga da concessão e a melhor proposta técnica, com preço 
fixado no Edital. 


Assim como no pregão, também na licitação para concessão pode ocor- 
rer a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. Dessa ma- 
neira, primeiro são classificadas as propostas econômicas e, em seguida, 
são analisados os documentos de habilitação. 


No contrato de concessão são consideradas cláusulas essenciais, dentre 
outras, as relativas ao preço do serviço e aos critérios e aos procedimen- 
tos para o reajuste e a revisão das tarifas, e os direitos e os deveres dos 
usuários para obtenção e utilização do serviço. 


A fiscalização pela efetiva execução do contrato é encargo da Adminis- 
tração Pública, a quem compete aplicar as penalidades e intervir na pres- 


tação dos serviços, e intervir ou extinguir a concessão, nos casos de 
inexecução do contrato. 


A extinção da concessão pode ocorrer pelo fim do termo contratual ou 
ainda por encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extin- 
ção da empresa concessionária, falecimento ou incapacidade do titular. 


No caso de extinção da concessão, retornam ao poder concedente todos 
os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário 
conforme previsto no Edital e estabelecido no contrato nos termos do $ 
1º da Lei n. 8.987/95. 


Contrato de Gestão 


O contrato de gestão está previsto na Lei n. 9.637, de 15 de maio de 
1998, que o define como um instrumento celebrado entre Administração 
Pública e entidades qualificadas como Organização Social para fomento 
e execução de atividades nas áreas de ensino, pesquisa científica, de- 
senvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, 
cultura e saúde. 


Mas o que é Organização Social? Vamos conferir o conceito utilizado 
por Justen Filho (2005, p. 25): 


É uma qualificação atribuível a uma pessoa jurídica de direito privado, sem 
fim lucrativo. Por isso, tanto associações (sociedades civis sem fim lucrativo) 
como fundações podem pleitear essa qualidade. Exige-se que o objeto social 
se relacione a atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e desenvol- 
vimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura 
e à saúde. 


Antes, porém, como informa Di Pietro (2009), foram celebrados contra- 
tos semelhantes com a Companhia Vale do Rio Doce e com a Petrobras, 
com base no Decreto n. 137, de 27 de maio de 1991 — revogado pelo 
Decreto n. 3.375, de 24 de janeiro de 2001-, que instituiu o Programa de 
Gestão das empresas estatais. E os Decretos n. 2.487 e n. 2.488, ambos 
de 2 de fevereiro de 1998, permitem que autarquias e fundações quali- 
ficadas como agências executivas também celebrem contrato de gestão 
com o Ministério supervisor. 


A Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, introduziu o S 
80 no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que criou condições 
para o surgimento do contrato de gestão na medida em que estabeleceu 
parâmetros para a autonomia gerencial entre órgãos da Administração 
Pública viabilizados por meio de contratos que levassem em conta o 
cumprimento de metas e o controle de avaliação de desempenho. 


De acordo com Di Pietro (2009), o fim último dos contratos de gestão 
é a eficiência, como princípio constitucional revisto no artigo 37, caput 
da Constituição Federal. Basicamente, salienta a autora, todo contrato de 
gestão deve conter, no mínimo: 
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* aforma como a autonomia será exercida; 


* as metas a serem cumpridas pelo órgão ou entidade no prazo estabe- 
lecido no contrato; e 


* o controle de resultado para verificação do cumprimento ou não das 
metas estabelecidas. 


Segundo Meirelles (2008, p. 94), 


[...] o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio 
da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada ape- 
nas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e sa- 
tisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 


Depois de aprovado pelo Conselho Administrativo da entidade, a Lei n. 
9.637/96 determina que o contrato de gestão seja submetido ao Ministro 
de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade 
fomentada. 


SAIBA MAIS 


No caso de entidade estadual, essa competência é atribuída ao Se- 
cretário de Estado. 


Além dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade e da economicidade, a Lei n. 9.637/96 prevê 
mecanismos que visam concretizar o princípio da eficiência e que de- 
vem orientar a elaboração do contrato de gestão, como os que podemos 
acompanhar a seguir: 


* a especificação do programa de trabalho proposto pela organização 
social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos 
prazos de execução, e a previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores 
de qualidade e produtividade; e 


* a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e 
empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções. 


E quando a entidade qualificada deve apresentar o relatório 
de execução do contrato? 


Isso acontecerá obrigatoriamente ao final de cada exercício, ou a qual- 
quer momento, conforme recomende o interesse público, e ainda con- 
terá o comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao 
exercício financeiro. 


Cabe à autoridade supervisora indicar uma comissão de avaliação, com- 
posta de especialistas de notória capacidade para analisar os resultados 
atingidos com a execução do contrato. 


Tomando conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na uti- 
lização de recursos ou de bens de origem pública por Organização So- 
cial, os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão 
darão ciência ao TCU sob pena de responsabilidade solidária. O artigo 10 
da Lei n. 9.637/98 determina que 


Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem 
pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Pú- 
blico, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que 
requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da 
entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agen- 
te público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado 
dano ao patrimônio público. (BRASIL, 1998c) 


É importante registrar que a Administração Pública pode celebrar contra- 
to de gestão com essas entidades mediante procedimento de dispensa 
de licitação amparado no inciso XXIV do artigo 24 da Lei n. 8.666/93. 


Depois de conhecer as particularidades desse tipo de contrato, 
você saberia definir seu objetivo? 


Como o objetivo do contrato de gestão é fomentar as atividades sociais, 
as entidades qualificadas poderão receber da Administração Pública 
recursos orçamentários e bens públicos (estes mediante permissão de 
uso), e servidores públicos, com ônus para a origem. 


Vamos conferir um exemplo de contrato de gestão, conforme mostra o 
extrato de instrumento contratual apresentado na Figura 9: 


EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
Contrato de Gestão firmado entre o Ministério da Saúde - MS e a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
MINISTERIO DA SAUDE AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 


Contrato de Gestão firmado entre o Ministério da Saúde —- MS e a Agência nacional 
de Saúde Suplementar - ANS. 

Objeto: Pactuação de resultados com a finalidade de permitir a avaliação do 
desempenho da ANS, mediante o estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e 
indicadores 


CGC do MS nº 00.394 .544/0127-87 

CNPJ da ANS nº 03.589 068/001-46 

Vigência: 01/01/2009 a 31/12/2009 

Data da assinatura: 31/12/2008 

Recursos orçamentários e financeiros: os recursos estabelecidos anualmente no 

Orçamento Geral da União, disponibilizados na unidade orçamentária nº 36.213 — 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, provenientes do Tesouro Nacional e da 
da Taxa de Saúde Suplementar. 

Signatários: José Gomes Temporão - Ministro de Estado da Saúde, Fausto Pereira 

dos Santos — Diretor-Presidente da ANS, José Leôncio de Andrade Feitosa - Diretor 

da ANS, Eduardo Marcelo de Lima Sales — Diretor da ANS, Alfredo Luiz de Almeida 

Cardoso — Diretor da ANS, Hésio de Albuquerque Cordeiro — Diretor da ANS. 


Figura 9: Contrato de gestão 
Fonte: Brasil (2008e) 
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Observe que nesse exemplo a vigência do contrato vai até 31 de dezem- 
bro, ou seja, quando se encerra o ano fiscal. Caso seja prorrogado, será 
necessário um termo aditivo. 


Resumindo 


Os contratos administrativos são regidos por normas de Direito Público, 
como a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, a Lei 
das Parcerias Público-Privadas, a Lei das Concessões ou a lei que prevê 
o contrato de gestão celebrado com entidades qualificadas como Orga- 
nizações Sociais. Diferente do que ocorre no ajuste privado, os prazos 
dos contratos administrativos não podem ser indeterminados. Ao longo 
de sua execução, os contratos podem ser alterados se as condições an- 
teriormente estabelecidas forem também alteradas. O importante é que 
o equilíbrio econômico-financeiro seja mantido. Caso o contrato venha a 
ser rescindido pela Administração Pública, sem culpa do particular, este 
terá direito à indenização. Se a situação for inversa, o particular respon- 
derá nos termos previstos pelo contrato ou pela Lei n. 8.666/93. 


ATIVIDADES 


Agora é hora de verificar o seu nível de apreensão dos temas trata- 
dos até aqui. Para tanto, realize as atividades propostas. 


1. O que você entende por equilíbrio econômico-financeiro de um 
contrato? Cite um exemplo e justifique-o. 


2. No caso de uma enchente que destrua um canteiro de obras, a 
empreiteira poderá pedir a rescisão ou a alteração do contrato? 
Justifique sua resposta com base na teoria da imprevisão. 


CAPÍTULO III 


CONVÊNIOS 


Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo 


Objetivos Específicos de Aprendizagem 

Ao finalizar este Capítulo, você deverá ser capaz de: 

* Identificar a legislação referente aos convênios; 

* Elaborar uma proposta de execução de convênio; e 


* Conhecer e comparar habilidades práticas. 


Convênio 


Prezado estudante, 

Estamos concluindo esta disciplina apresentando um panorama legal sobre con- 
vênio, que não pode ser confundido com o contrato administrativo, mas que 
também é um ajuste entre partes visando a transferência voluntária de recursos. 
Estes recursos podem beneficiar um órgão ou entidade da Administração Públi- 
ca (como um Estado ou um município) ou entidades privadas, desde que não 
tenham finalidade lucrativa. 


Leia atentamente este Capítulo e, se tiver dúvida, faça nova leitura buscando 
esclarecimentos também a partir das referências ao final do livro, do Comple- 
mentando e com o seu tutor. Bons estudos! 


Conceito 


O convênio é um ajuste celebrado pela Administração Pública com en- 
tidades particulares, sem fins lucrativos, ou órgãos públicos, pelo qual 
se transfere voluntariamente recursos públicos visando a execução de 
determinada atividade. 


Para você ter uma ideia da importância deste tema, lembramos que no 
ano de 2008, a União celebrou com os Estados-membros aproximada- 
mente quatro mil convênios e contratos de repasse, e com os municípios 
este número foi ainda maior: 20.953. Em 2007 foram repassados volun- 
tariamente aos municípios cerca de R$ 9 bilhões. 


O conceito de convênio é dado pelo Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 
2007, a saber: 
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Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que disci- 
pline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, 
de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou in- 
direta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, 
distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem 
fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a 
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 


Na doutrina administrativista, os autores também se preocupam em con- 
ceituar esse instrumento. Assim, temos em Gasparini (2008, p. 730) que 
convênio 


[...] é o ajuste administrativo, celebrado por pessoas jurídicas de direito pú- 
blico de qualquer espécie ou realizado por essas pessoas e outras de na- 
tureza privada, para a consecução de objetivos de interesses comuns dos 
convenentes. 


Justem Filho (2008) apresenta algumas diferenças entre convênio e con- 
trato administrativo: 


a) 


a prestação realizada por uma das partes não se destina a ser in- 
corporada no patrimônio da outra. As partes do convênio assumem 
direitos e obrigações visando a realização de um bem comum; 


o contrato administrativo geralmente é celebrado por duas partes, 
enquanto o convênio comporta um número superior de partes; e 


a regra geral é que os contratos administrativos sejam licitados, di- 
ferentemente do convênio, cujo ajuste é celebrado com dispensa de 
licitação. 


Marco Legal 


O convênio é uma forma de ajuste entre Administração Pública e par- 
ticulares prevista na Constituição Federal de 1988, em especial no ar- 
tigo 241, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98, que 
estabelece: 


A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de Lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os 
entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (BRASIL, 1998d) 


Também a Lei n. 8.666/93 pode ser aplicada aos convênios, visto o que 
determina seu artigo 116, complementado por seu parágrafo primeiro: 


Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 
entidades da Administração. 


S 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 
da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano 
de trabalho proposto pela organização interessada [...]. (BRASIL, 1993) 


A Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Lei Complementar n. 101, de 4 de 
maio de 2000, regulamenta as transferências voluntárias e, no seu artigo 
25, condiciona esta operação: 


a) à existência de dotação específica; 
b) à regularidade fiscal do beneficiário; 
c) à prestação de contas atualizadas; 


d) ao cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e 
saúde, em se tratando de Estados e municípios; e 


e) à observância quanto aos limites de endividamento, restos a pagar e 
despesas com pessoal; previsão de contrapartida. 


Também a Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, conhecida como a Lei 
Geral da Contabilidade, ao regulamentar normas gerais sobre o orça- 
mento, estabelece determinadas condições para a celebração e a execu- 
ção dos convênios e dos contratos de repasse*. 


SAIBA MAIS 


*Contrato de repasse — difere da transferência por convênio apenas 
pelo fato de a transferência ao destinatário final ser feita por inter- 
médio de uma instituição financeira considerada mais apta a lidar 
com a gestão do recurso e acompanhar sua devida aplicação no 
âmbito daquele programa. Fonte: Fonte: Brasil (2016b). 


A regulamentação e a execução dos convênios pelo Governo Federal, 
desde 1997, seguia o previsto na Instrução Normativa n. 01, de 18 de 
janeiro de 2007, da Secretaria do Tesouro Nacional. Entretanto, atual- 
mente o marco legal é definido pelo Decreto n. 6.170/07 (alterado pelo 
Decreto n. 6.619, de 29 de outubro de 2008) e pela Portaria Interminis- 
terial n. 127/08 (Revogada pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de 
novembro de 2011). 


Regras Gerais da Licitação 


Diferentemente dos contratos administrativos, que geralmente são cele- 
brados a partir de um procedimento licitatório, os convênios são ajusta- 
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dos com a Administração Pública de forma direta, dispensada a licitação, 
como dispõe o inciso XXVI do artigo 24 da Lei n. 8.666/93. 


Mesmo existindo legislação específica que regulamenta a matéria, tam- 
bém podemos estudar os convênios a partir da Lei de Licitações e Con- 
tratos da Administração Pública, ou Lei n. 8.666/93, uma vez que ela 
pode ser aplicada, no que couber, aos convênios (BRASIL, 1993, art. 
116). Assim, a exigência de que as minutas dos contratos sejam previa- 
mente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração 
Pública também vale para os convênios. 


O Plano de Trabalho dos convênios, a ser executado pela entidade inte- 
ressada, deve conter as seguintes informações: 


* identificação do objeto a ser executado; 

* metas a serem atingidas; 

* etapas ou fases de execução; 

* | plano de aplicação dos recursos financeiros; 
* cronograma de desembolso; 


* previsão de início e fim da execução do objeto, e conclusão das eta- 
pas ou fases programadas; e 


* se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, compro- 
vação de que os recursos próprios para complementar a execução 
do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 


A liberação dos recursos financeiros para a execução do convênio ocorre 
em conformidade com o plano de aplicação aprovado. Caso seja identi- 
ficada alguma irregularidade na execução, a Administração Pública pode 
reter as parcelas até que a impropriedade seja saneada. 


Quando não tiver | Quando verificado desvio de fina- | Quando o executor deixar 
havido comprova- | lidade, atrasos não justificados no | de adotar as medidas sa- 
ção da boa e re- cumprimento das etapas ou fases | neadoras apontadas pelo 


gular aplicação da | programadas; práticas atentatórias | partícipe repassador dos 

parcela anterior- | aos princípios fundamentais de recursos ou por integran- 

mente recebida. | Administração Pública; inadimple- | tes do respectivo sistema 
mento contratual. de controle interno. 


Quadro 6: Hipóteses que justificam a não liberação dos recursos 
Fonte: Brasil (1993, art. 116) 


Você sabe o que fazer com o saldo de convênio não utilizado? 


Nesse caso, a Lei n. 8.666/93 prevê duas alternativas: 


a) aplicação em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial 
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e 


b) aplicação em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou ope- 
ração de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública 
quando a utilização dos recursos ocorrer em prazos menores do 
que um mês. 


A receita financeira dessas aplicações deve ser usada apenas na execução 
do convênio, naquilo que diz respeito ao seu objeto. 


Se ainda sobrar recursos ao final do convênio, a entidade deve aplicá-los 
em outras atividades ou mantê-los depositados em sua conta? 


A Lei n. 8.666/93 determina que os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à entidade ou ao órgão repassador dos re- 
cursos no prazo improrrogável de 30 dias do evento. Se isso não ocorrer, 
será instaurada tomada de contas especial* do responsável para apura- 
ção de responsabilidade. 


SAIBA MAIS 


*Tomada de contas especial — é um instrumento de que dispõe a 
Administração Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que 
lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e 
somente instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas 
para reparação do dano. Fonte: Fonte: Brasil (2016). 


Chamamento Público 


Antes de celebrar convênio com entidade privada sem fins lucrativos, a 
Administração Pública pode adotar um procedimento de chamamento 
público, com objetivo de selecionar projetos e entidades capazes de re- 
alizar o objeto do ajuste. 


Ao chamamento público deverá ser dada a maior publicidade possível, 
em especial pela divulgação na página eletrônica da entidade concedente 
pelo prazo mínimo de 15 dias e, também, no Portal dos Convênios. 


No Edital de chamamento, a Administração Pública estabelecerá os cri- 
térios objetivos visando a aferição da qualificação técnica e a capacidade 
operacional do convenente* para a gestão do convênio. 
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SAIBA MAIS 


*Convenente — órgão ou entidade da Administra- ção Pública Direta 
ou Indireta, de qualquer esfera de governo, e entidade privada sem 
fins lucrativos, com os quais a Administração Pública federal pactua 
a execução de programa, projeto/atividade ou evento mediante a 
celebração de convênio. Fonte: Fonte: UFLA — Universidade Federal 
de Lavras (2016a). 


Do mesmo modo, deve estar prevista a forma de execução e do objeto 
do convênio. 


Vedações 


Nos termos do Decreto n. 6.170/07, e da Portaria Interministerial n. 
507/11, é vedada a celebração de contrato nas seguintes hipóteses: 


VI. 


com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cujo valor seja in- 
ferior a R$ 100.000,00; 

com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como diri- 
gentes, proprietários ou controladores: 


a) membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário; do Mi- 
nistério Público; do Tribunal de Contas da União; e seus respec- 
tivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 2º grau; e 


b) servidor público vinculado ao órgão ou à entidade concedente* 
e seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 


entre órgãos e entidades da Administração Pública federal, caso em 
que deverá ser firmado termo de cooperação; 


com órgão ou entidade, de Direito Público ou Privado, que esteja em 
mora, inadimplente com outros convênios ou contratos de repasse ce- 
lebrados com órgãos ou entidades da Administração Pública federal, ou 
irregular em quaisquer das exigências dessa portaria interministerial; 


com pessoas físicas ou entidades privadas com fins lucrativos; 
visando a realização de serviços ou a execução de obras a serem cus- 


teadas, ainda que apenas parcialmente, com recursos externos sem a 
prévia contratação de operação de crédito externo; e 


VIl.com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se rela- 


cione às características do programa ou que não disponham de con- 
dições técnicas para executar o convênio ou o contrato de repasse. 


SAIBA MAIS 


*Concedente — órgão ou entidade da Administração Pública fede- 
ral, Direta ou Indireta, responsável pela transferência dos recursos 
financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários 
destinados à execução do objeto do convênio. Fonte: Fonte: UFLA — 
Universidade Federal de Lavras (2016b). 


Plano de Trabalho 


A Portaria Interministerial n. 507/11 estabelece que o Plano de Trabalho 
a ser avaliado após a efetivação do cadastro do proponente conterá no 
mínimo: 


|. justificativa para a celebração do instrumento; 

Il. descrição completa do objeto a ser executado; 

III. descrição das metas a serem atingidas; 

IV. definição das etapas ou das fases da execução; 

V. cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e 


VI. plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo con- 
cedente e da contrapartida financeira do proponente* se for o caso. 


SAIBA MAIS 


*Proponente — órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucra- 
tivos credenciada que manifeste, por meio de proposta de trabalho, 
interesse em firmar instrumento regulado por esta Portaria. Fonte: 
Fonte: UFLA — Universidade Federal de Lavras (20160). 


Podemos observar que a Lei n. 8.666/93 já havia norteado os aspec- 
tos concernentes ao plano de trabalho. Mas a Portaria Interministerial 
n. 507/11, como norma específica, nesse caso, prevalece sobre a norma 
geral. 


Formalização dos Convênios 


Como já vimos anteriormente, para celebrar convênio, a entidade pri- 
vada sem fins lucrativos deverá se cadastrar no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), conforme normas do ór- 
gão central do sistema. No cadastramento, a entidade deve apresentar os 
seguintes documentos: 
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SAIBA MAIS 


Para saber mais sobre o SICONV, acesse o Portal dos Convênios 
disponível em: <https://portal.convenios.gov.br/pagina-inicial>. 
Acesso em: 5 maio 2016. 


* cópia do estatuto social atualizado da entidade; 


* relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF); 


* declaração do dirigente da entidade acerca da não existência de dívi- 
da com o Poder Público, e da sua ausência de inscrição positiva nos 
bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito. Deve 
informar também se os dirigentes ocupam cargo ou emprego público 
na Administração Pública federal; 


* prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí- 
dicas (CNP)); e 


* prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Muni- 
cipal, e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na 
forma da Lei. 


O convênio será imediatamente denunciado caso se verifique falsidade 
ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado. 


No preâmbulo, os convênios conterão a numeração sequencial no Sl- 
CONVY, a qualificação completa dos partícipes e a finalidade. 


A Portaria Interministerial n. 507/11 considera como cláusulas neces- 
sárias, entre outras, as que estabelecem: o objeto, as obrigações das 
partes, a contrapartida, as prerrogativas da Administração Pública, a 
classificação orçamentária da despesa, o cronograma de desembolso e a 
obrigação de prestar contas dos recursos recebidos no SICONV. 


Para ter eficácia, o extrato do convênio deve ser publicado no Diário 
Oficial da União no prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura. 


Lembre-se de que o convênio poderá ser alterado mediante proposta 
devidamente formalizada e justificada a ser apresentada ao concedente 
em no mínimo trinta dias antes do término de sua vigência ou prazo nele 
estipulado. 


Contrapartida 
A entidade que recebe os recursos financeiros (convenente) deverá apre- 


sentar contrapartida por meio de recursos financeiros, de bens ou de 
serviços. 


Se a contrapartida for financeira, deverá ser depositada na conta bancária 
específica do convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos 
no cronograma de desembolso, ou depositada nos cofres da União, na 
hipótese de o convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI). 


No caso de contrapartida por meio de bens e de serviços, constará do 
convênio cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida. 


Repasse 


O Decreto n. 6.170/07 estabelece também regras quanto ao empenho 
e ao repasse dos recursos voluntários. Dessa forma, se o convênio tiver 
vigência em um exercício financeiro, no ato de sua celebração, o conce- 
dente deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício. Caso 
o convênio tenha como vigência o prazo do plano plurianual (quatro 
anos), deverá ser feito o registro no SIAFI, em conta contábil específica, 
dos valores programados para cada exercício subsequente. 


Feito o registro, obrigatoriamente serão consignados os créditos orça- 
mentários para garantir a execução do convênio. 


As transferências financeiras, segundo o Decreto n. 6.170/07, deveriam 
ser feitas exclusivamente pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica 
Federal. Entretanto, o Decreto n. 6.428, de 14 de abril de 2008, deu nova 
redação ao artigo 10 ao estabelecer que 


As transferências financeiras, para órgãos públicos e entidades públicas e 
privadas, decorrentes da celebração de convênios e contratos de repasse, 
serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira contro- 
lada pela União, que poderá atuar como mandatária desta para execução e 
fiscalização. (BRASIL, art. 10, 2008a) 


Recebido o recurso financeiro, a entidade deverá movimentá-lo obede- 
cendo as seguintes determinações: 


* movimentação mediante conta bancária específica para cada instru- 
mento de transferência; 


* pagamentos realizados exclusivamente mediante crédito na conta 
bancária de titularidade dos fornecedores e dos prestadores de 
serviços; e 


e transferência das informações ao SIAFI e ao Portal de Convênios. 


O que acontece no caso de a entidade não utilizar os recursos 
financeiros recebidos? 
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Enquanto não utilizados, os recursos do convênio serão obrigatoriamen- 
te aplicados em cadernetas de poupança conforme a regra prevista na Lei 
n. 8.666/93, que também disciplina o saldo dos convênios. 


Questão das mais relevantes é saber se a entidade privada sem fins lu- 
crativos que recebeu os recursos públicos, no momento de adquirir pro- 
dutos ou de contratar serviços, necessita adotar o procedimento previsto 
na Lei n. 8.666/93. 


O Decreto n. 6.428/08 determina que, para o efeito do disposto no artigo 
116 da Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública, deverão 
ser obedecidos os princípios da impessoalidade, da moralidade e da eco- 
nomicidade, sem descuidar da legalidade, da publicidade e da eficiência. 


E o que acontece quanto à modalidade? 


Nesse caso, o Decreto n. 6.428/08 estabelece que a entidade privada 
sem fins lucrativos deverá realizar, no mínimo, cotação prévia de preços 
no mercado antes da celebração do contrato. 


Se, por outro lado, o convênio for celebrado com órgão da Administra- 
ção Pública, a contratação para aquisição de bens e de serviços comuns 
deverá fazer uso obrigatório da modalidade pregão, nos termos da Lei n. 
10.520/02, preferencialmente em sua forma eletrônica. 


Prestação de Contas 


Em relação à prestação de contas, destacamos que a Portaria Interminis- 
terial n. 507/11 estabelece o prazo máximo de trinta dias contados do tér- 
mino da vigência do convênio ou do último pagamento efetuado, quando 
este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência. 


Caso a prestação de contas não seja encaminhada no prazo estabelecido, 
o concedente estabelecerá o prazo máximo de trinta dias para sua apre- 
sentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da 
aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acresci- 
dos de juros de mora, na forma da Lei. 


Findo esse novo prazo, não sendo apresentada a prestação de contas 
nem devolvido os recursos, o concedente registrará a inadimplência do 
convenente, ou contratado, no SICONV por omissão do dever de prestar 
contas e comunicará o fato ao órgão competente para instauração de 
tomada de contas especial ou outra medida para reparação do dano ao 
erário sob pena de responsabilização solidária. 


A prestação de contas será composta, além dos documentos e das infor- 
mações apresentados pelo convenente, ou contratado, no SICONV, do 
seguinte: 


* relatório de Cumprimento do Objeto; 
* declaração de realização dos objetivos; 


* relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o 
caso; 


* relação de treinados ou capacitados, quando for o caso; 
* relação dos serviços prestados, quando for o caso; 
* comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e 


* termo de compromisso em manter resguardados os documentos por 
dez anos. 


O concedente tem prazo de 90 dias, contados da data de seu recebimen- 
to, para apreciar a prestação de contas apresentada. 


Sistema de Gestão 


O SICONV e o Portal de Convênios foram instituídos pelo Decreto n. 
6.170/07, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de re- 
cursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Vamos con- 
ferir, na Figura 10, um exemplo de formulário eletrônico do SICONV: 


SAIBA MAIS 


O SICONV é desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orça- 
mento e Gestão (MP). 


Ve Pentes em Cometa STS IgE Td = rrupusuas = CERs 
"Portal "Principal * Consultar Propostas » Alerar Meus Dados » Troca de Senha + Sair do Sistema 
Consultar PropostalConvênio 


Número do Corvênio (7000078888 


Orgão Cornvêrao 


Modalidade [ =] 


T Não empenhado 
T” Empenhado 

T Não Assinado 
T assinado 

1 mão Publicado 
T Publicado 


Coe | Up | 
Figura 10: Formulário eletrônico do SICONV 
Fonte: SICONV (2009) 


Situação do Corvênio 
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De acordo com o Decreto n. 6.170/07, a celebração, a liberação de re- 
cursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas dos 
convênios são registrados no SICONV, aberto ao público via internet, 
por meio de página específica denominada Portal dos Convênios. Nesse 
portal, o Governo Federal disponibiliza todos os programas de transfe- 
rências voluntárias. 


TEXTO COMPLEMENTAR 


Para você saber mais informações sobre convênios e sanar suas dú- 
vidas sobre o novo sistema de transferência voluntário de recursos 
por meio de convênios, acesse os endereços indicados: 


* Manual da Legislação Federal sobre Convênios da União: orienta- 
ções aos municípios — disponível em: <https://mww.convenios. 
gov.br/portal/manuais/Manual Legislacao Convenio.pdf>. 
Acesso em: 9 maio 2016. 


* FAQ SICONV- disponível em: <https://Avww.convenios.gov.br/ 
portal/manuais/FAQDOSICONV 09072009.pdf>. Acesso em: 
9 maio 2016. 


Resumindo 


Neste Capítulo, entendemos que convênios são ajustes firmados en- 
tre Administração Pública e entidades privadas sem fins lucrativos ou 
com órgãos e entidades da própria Administração Pública. O objeti- 
vo do convênio é possibilitar a transferência de recursos, dispensada 
a licitação, para que o convenente realize o Plano de Trabalho apro- 
vado. Todos os parâmetros legais necessários para a plena execução 
dessa forma de ajuste estão previstos na Lei n. 8.666/93, no Decreto 
n 6.170/07 (alterado pelo Decreto n. 6.619/08) e na Portaria Interminis- 
terial n. 507/11. Assim como os contratos administrativos, a celebração 
de convênios deve obedecer aos princípios da Administração Pública, 
em especial os da impessoalidade, da moralidade e da economicida- 
de, sem descuidar da legalidade, da publicidade e da eficiência. Para a 
gestão desse tipo de ajuste, o Portal de Convênios, SICONV, está com- 
pletamente informatizado e encontra-se disponível na internet, como 


vimos anteriormente. 


ATIVIDADES 


Chegamos ao final da disciplina Licitações, Contratos e Convênios. 
Agora, vamos conferir se você compreendeu os conteúdos aborda- 
dos neste Capítulo com a atividade proposta a seguir: 


1. Com base na Lei n. 8.666/93 e na Portaria Interministerial n. 
507/11, elabore um Plano de Trabalho para um convênio a ser 
celebrado entre uma entidade sem fins lucrativos e a Secreta- 
ria de Saúde do seu município, contendo informações sobre o 
objeto a ser executado, as metas a serem atingidas, as etapas 
de execução, o plano de aplicação dos recursos financeiros, o 
cronograma de desembolso e a previsão de início e fim da exe- 
cução do objeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 


Chegamos ao final de nossa disciplina. Nela você estudou os principais 
aspectos relacionados ao processo licitatório, ao contrato administrativo 
e ao convênio. 


Mas o seu estudo não deve parar por aqui. A legislação de Direito Ad- 
ministrativo está constantemente mudando e diversas são as propostas 
em tramitação no parlamento brasileiro que procuram aprimorar esses 
institutos. 


Recomendamos que você busque nos sites da Câmara dos Deputados, 
<www.camara.gov.br>, e do Senado Federal, <www.senado.gov.br>, 
mais informações sobre esses temas. Da mesma forma, é importante 
manter sua leitura atualizada para entender a evolução da doutrina. 


Chamamos a atenção para dois aspectos: o primeiro em relação à mo- 
dalidade de licitação denominada pregão, em especial o eletrônico, uma 
tendência da Administração Pública atual, que cada vez mais usa os re- 
cursos da Tecnologia da Informação (TI) como forma de concretizar os 
princípios constitucionais da publicidade e da eficiência; e o segundo diz 
respeito aos convênios, cuja Portaria Interministerial n. 507/11 regulado- 
ra ainda é muito recente e aos poucos vai sendo adotada pelas diversas 
esferas administrativas e pelas entidades privadas sem fins lucrativos. 


Se você verificar que no seu município ou em seu ambiente de trabalho 
os convênios ainda são celebrados de forma distinta do previsto nessa 
portaria, saiba que este é um processo em construção, mas que em um 
futuro muito próximo o sistema será padronizado em todo o País. 


Esperamos que as informações prestadas tenham sido úteis para sua 
formação intelectual e profissional, e que tenha ficado bastante clara a 
responsabilidade do administrador quando se trata da boa utilização dos 
recursos públicos. 


Não deixe de consultar os tutores da disciplina sempre que tiver dúvidas. 
Afinal, a construção do conhecimento é uma atividade coletiva, assim 
como o é a de uma sociedade livre, justa e democrática, na qual o Estado 
está submetido a um conjunto de normas e princípios contidos em sua 
Constituição. 


Sucesso e até uma próxima oportunidade! 
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